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[Document  18  — 1985] 


OF  THE 

PUBLIC  WORKS  DEPARTMENT 
Period  from  July  1,  1983,  to  June  30,  1984 


Boston,  July  1, 1984. 


Hon.  Raymond  L.  Flynn, 

Mayor  of  Boston. 

Dear  Mr.  Mayor: 

In  compliance  with  the  provisions  of  section  25  of  chap- 
ter 3 of  the  Revised  Ordinances  of  1961, 1 respectfully  sub- 
mit the  annual  report  of  the  Public  Works  Department  for 
the  period  from  July  1,  1983,  to  June  30  1984. 

As  required  by  section  36  of  chapter  21  of  the  Revised 
Ordinances  of  1961 , 1 am  also  submitting  the  annual  report 
of  the  Public  Improvement  Commission. 

Because  the  workings  of  the  department  are  such  that  its 
every  move  is  in  the  public  eye,  it  is  imperative  that  this 
department  operate  as  economically  and  efficiently  as  pos- 
sible. The  operation  of  the  department  is  through  a Central 
Office  and  three  divisions.  Each  division  is  in  the  charge  of 
a Division  Engineer,  who  is  an  expert  in  his  particular  field. 
The  following  are  the  functions  of  the  Public  Works  De- 
partment: the  construction,  reconstruction  of  highways 
and  sidewalks;  bridges;  street  lighting;  snow  operations; 
sanitation;  street  cleaning;  removal  and  disposal  of  refuse 
and  garbage.  The  engineering  requirements  to  carry  on  the 
above  programs  are  by  departmental  employees,  assigned 
by  contract  experts. 

Delegation  of  authority  in  the  department  is  as  follows: 


2 


City  Document  No.  18 


CENTRAL  OFFICE 

There  are  three  sections  in  the  Central  Office  — an  Ad- 
ministrative Branch;  a Maintenance  Branch;  and  a Permit 
Branch. 

The  Administrative  Branch  processes  purchase  and  sup- 
ply requisitions,  service  orders,  payrolls,  personnel  requisi- 
tions, transfers,  promotions,  and  terminations.  This 
branch  also  handles  studies,  and  prepares  reports. 

The  Maintenance  Branch  was  established  February  8, 
1960,  by  the  consolidation  of  the  Automotive  Section  and 
the  Repair  Shop,  formerly  in  the  Sanitary  Division.  This 
branch  is  responsible  for  the  care,  control,  and  mainte- 
nance of  department  vehicles.  It  is  also  in  charge  of  the  pub- 
lic utility  facilities  in  the  various  yards  and  serves  as  a 
housekeeping  unit. 

COMMUNICATIONS  CENTER 

The  department  maintains  a Communications  Center 
consisting  of  a main  base  station  radio,  linkage  by  closed 
circuit  teletype  system  with  eight  highway  yards,  and  the 
central  snow  office  at  400  Frontage  Road.  Departmental 
mobile  units  are  radio  equipped. 

During  the  year,  automotive  equipment  amounting  to 
an  expenditure  of  $464,254,  was  purchased  for  the  depart- 
ment. 


PERMIT  BRANCH 

The  Permit  Branch  is  the  departmental  unit  for  the  issu- 
ance of  permits  and  licenses.  This  branch  receives  depart- 
mental fees,  rentals,  and  charges  for  those  functions. 

CONTRACT  SECTION 

One  of  the  more  important  functions  of  the  Administra- 
tive Branch  is  the  Contract  Section.  Here,  approximately 
seventy-eight  contracts,  involving  all  facets  of  public 
works,  are  processed.  The  volume  of  these  contracts 
amounted  to  expenditures  of  approximately  $24,789,499. 
The  work  is  extremely  technical,  as  there  must  be  strict 
compliance  with  the  general  laws,  ordinances,  and  special 
laws  pertaining  to  the  city.  Upon  execution  of  contracts, 
copies  of  periodical  estimates,  extensions  of  time,  and  extra 
work  orders  are  processed  and  filed. 
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FISCAL  AND  ACCOUNTING 

The  financial  and  accounting  records  of  the  department 
are  maintained  by  this  section. 

All  funds  are  appropriated  through  three  budgets,  five 
loan  accounts,  and  various  federal  and  state  grants. 

This  section  also  is  the  payroll  unit  for  all  personnel  of  the 
department  and  in  addition  to  processing  weekly  and 
monthly  overtime  payrolls,  it  maintains  the  sick  and  vaca- 
tion records  of  the  department. 

All  accounts  payable  to  vendors  and  contractors  are  paid 
through  this  section,  and  bookkeeping  records  are  kept  for 
all  of  these  accounts. 

The  following  statements  show  appropriations,  expendi- 
tures and  balance  of  the  department’s  funds  from  July  I, 
1983,  to  June  30, 1984. 

Respectfully  submitted. 


Joseph  F.  Casazza, 
Commissioner  of  Public  Works. 


SUMMARY  OF  APPROPRIATIONS  AND  BALANCES 
July  1, 1983  to  June  30, 1984 
General  Revenue  Budgets 
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Unencumbered 

Balances 

$587,918 
190,939  Cr 
-0- 

$396,979 

Forward 
to  1984-5 

$1,231,904 
— 0- 
-0- 

$1,231,904 

Unexpended 

Balances 

$1,819,822 

-0- 

-0- 

$1,819,822 

Expended 

$37,478,461 

2,490,939 

200,000 

$40,169,400 

Total 

Available 

$39,298,283 

2,300,000 

200,000 

$41,798,283 

Supplementary 

Appropriation 

$ 570,000 
1,600,000 
-0- 

$2,170,000 

Appropriation 

$38,728,283 

700.000 

200.00 

$39,628,283 

General  Budget 
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Public  Works  Department 

PERMIT  BRANCH 

CASH  RECEIPTS 


Permits  — Signs 

Permits  — Openings  and  Occupations . . 

Sidewalk  Licenses 

Sale  of  Contract  Books 

Vouchers  Administration  and  Inspection 

Special  Permits 

Miscellaneous 

Total  


COMMITTED  ACCOUNTS 

Rental  — city  property  under  control  of  R W.D 

Damage  to  property  (Highway  — Street  Lighting) 

Street  opening  account  special  (Public  Service  Corp.) 

Utility  permits 

Total  


DEPOSIT  ACCOUNT 

Street  opening  account  (drain,  water,  etc.) 

Grand  Total 

PERMITS  AND  LICENSES  ISSUED 


Signs 

Permits  — openings  and  occupation 

Permits  — free 

Sidewalk  licenses 

Contract  books 

Special  permits 


DEPOSIT  RECEIPTS  ISSUED 
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$122,710  00 
1,015,418  00 
24,829  00 
4,277  00 
348,855  00 
42,458  00 
16,654  00 

$1,575,201  00 


$ 10,975  00 

57,327  60 
4,670,836  67 
170,833  00 

$4,909,972  27 


$ 248,033  00 
$6,733,206  27 


1,586 

2,277 

56 

123 

240 

271 


Street  opening  deposits 

Utility  permits  issued 

Driveway  applications  processed 


322 

5,765 

162 
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PERSONNEL  SECTION 

As  of  July  1,  1983,  there  were  800  persons  appearing  on 
the  rolls  of  the  Public  Works  Department.  The  were  em- 
ployed in  the  various  divisions  of  the  department  as  follows: 


Sanitary  Division 34 

Central  Office 87 

Engineering  Division 37 

Highway  Division 642 


At  the  close  of  business  June  30,  1984,  there  were  620 
persons  appearing  on  the  department  rolls  and  their  distri- 
bution was  as  follows: 


Sanitarv  Division 33 

Central  Office 94 

Engineering  Division 33 

Highway  Division 460 


This  figure  does  not  include  ninety  employees  who  had 
been  hired  during  June  of  1984  for  thirty-day,  emergency 
appointments  only. 

During  this  report  period,  there  were  thirty-five  losses 
from  the  permanent  employees  on  the  department  rolls,  as 
follows: 


Retirements 6 

Resignations 13 

Death 5 

Terminations 8 

Voluntary  separations 2 

Transfers 1 


The  Public  Works  Department  permanently  appointed 
eighty-six  Public  Works  laborers  and  temporary  motor 
equipment  operators  and  Public  Works  laborers  (when  as- 
signed) on  March  21,  1984.  This  necessitated  the  termina- 
tion of  eighty-six  employees  who  had  been  filling  these 
positions  on  a provisional  basis.  Due  to  an  insufficient  num- 
ber of  applicants  responding  to  the  list,  we  continued  the 
provisional  employment  of  an  additiona  seventy-six  Public 
Works  laborers  and  temporary  motor  equipment  operators 
and  Public  Works  laborers  (when  assigned)  pending  an  ad- 
ditional permanent  certification  from  the  Department  of 
Personnel  Administration  (Civil  Service). 

The  department  also  permanently  appointed  four  motor 
equipment  repairmen  and  two  building  maintenance  men 
effective  in  March  of  1984. 

There  were  three  permanent  employees  reinstated  dur- 
ing this  period,  two  following  resignations  and  one  follow- 
ing a discharge. 


Public  Works  Department 
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MAINTENANCE  BRANCH 


I.  History 

Established  on  February  8,  1960,  by  consolidating  the 
former  Automotive  Division  with  the  Repair  Shops  which 
had  previously  been  part  of  the  Sanitary  Division,  Central 
Office,  Maintenance  Branch’s  primary  mission  is  to  keep 
the  entire  Public  Works  Department’s  motor  vehicle  fleet  in 
maximum  operational  condition. 

Functions  ancillary  to  fleet  maintenance  became  the  re- 
sponsibility of  Maintenance  Branch:  dispensing  motor 
fuel;  keeping  an  inventory  of  automotive  spare  parts;  estab- 
lishment of,  and  overseeing  workmanship  quality  on,  con- 
tracts with  private  vendors  for  more  extensive  repairs.  The 
division  is  also  required  to  process  and  maintain  all  the  nec- 
essary supportive  paperwork. 

Other  duties  seemed  to  naturally  fall  into  the  jurisdiction 
of  Central  Office  — maintaining  the  department’s  facili- 
ties across  the  city.  Responsibilities  which  did  not  fit  neatly 
into  the  organization  of  the  other  divisions  were  assigned  to 
Maintenance  Branch:  for  instance,  the  Public  Works  De- 
partment’s communications  system. 

These  obligations  were  performed  in  different  shops 
spread  all  across  the  city.  In  FY  78,  all  but  one  of  its  dispar- 
ate shops  were  closed  and  the  personnel  brought  together 
under  one  roof:  the  then-new  Central  Maintenance  Facil- 
ity at  400  Frontage  Road.  This  resulted  in  increased  effi- 
ciency and  better  management  control. 

Finally,  in  Fiscal  Year  1981  the  satellite  garage  at  Forest 
Hills  was  closed. 

II.  Newest  Tool 

In  early  1981,  installation  of  a microprocessor  unit  was 
completed  at  the  Central  Maintenance  Facility  fuel  depot. 
Initiation  of  daily  operation  followed  a short  time  later 

This  microprocessor  automatically  records  all  informa- 
tion and  stores  it  in  a memory  cell.  This  eliminates  human 
error  and  increases  accountability.  All  by  itself  this  feature 
could  eventually  pay  back  the  $19,000  price  tag. 

However,  there  are  other  features  that  reduce  the  pay- 
back time:  a number-coding  system  for  easy  identification 
and  billing  of  other  city  agencies  fueling  at  CMF;  cumula- 
tive totalizers  for  each  pump  shows  what  has  been  pumped 
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through  each  nozzle;  diminishing  totalizers  on  each  tank 
can  be  adjusted  at  each  delivery  to  show  the  exact  inventory 
of  each  fuel  at  any  time;  and  automatic  timing  and  dating 
reveals  attempted  fuelings  at  unusual  or  unauthorized 
times. 

At  the  user  end  it  is  a very  simple,  self-service  system . J ust 
insert  the  two,  color-coded,  plastic  cards  (green  for  the  em- 
ployee, yellow  for  diesel-fueled  vehicles,  white  for  un- 
leaded gasoline  automobiles  and  blue  for  regular  gasoline 
vehicles) , enter  the  vehicle’s  odometer  or  engine  hour  read- 
ing through  the  numerical  keyboard,  press  the  “ENT”  key 
and  activate  the  proper  pump  button. 

At  this  point,  if  all  is  correct,  a panel  will  light  on  the 
console  stating  that  the  card  is  OK  and  telling  the  user  to 
remove  the  card(s) . The  driver  then  removes  the  cards,  ac- 
tivates the  pump,  dispenses  the  fuel  needed,  hangs  up  the 
hose  and  drives  away. 

On  the  other  end  of  this  system  is  a computer  keyboard 
terminal  which  affords  management  a wide  latitude  of 
control.  With  it,  any  one  or  all  of  the  pumps  can  be  turned 
on  or  shut  off;  any  green,  four-digit  employee  card  can  be 
locked  out  or  made  valid;  and  management  can  get  a report 
every  morning  of  the  previous  day’s  fueling  activity  printed 
out  in  chronological  order  and  numbered  consecutively. 

Each  transaction  indicates  which  employee  fueled  up, 
what  agency  that  person  works  for,  which  vehicle  was  fu- 
eled, the  date  and  time  of  the  transaction,  which  pump  was 
used,  what  kind  of  fuel  dispensed,  how  much  fuel  was  re- 
ceived and  the  odometer/engine  hour  reading.  It  would 
also  reflect  an  attempt  to  use  an  unauthorized  card,  any 
type  of  error  in  the  user’s  manipulation  of  the  pump  console 
and  pump  cutoffs  due  to  limits  coded  into  the  vehicle  cards. 

Included  in  this  year’s  budget  request  is  the  installation 
cost  of  two  new  satellite  fuel  depots.  These  would  be  elec- 
tronic control  and  data  recording  devices  which  would  be 
accessed  over  common  telephone  line  from  the  principal 
terminal  at  Frontage  Road.  The  new  locations  are  tenta- 
tively set  at  Forest  Hills  and  Moreland  Street. 

It  should  be  noted  at  this  time  that  there  are  sixteen  out- 
side city  agencies  that  receive  their  automotive  fuel  at  our 
depot.  Further,  these  agencies  benefit  by  lower  fuel  costs 
through  the  reduced  cost-per-gallon  available  buying  in 
bulk  and  dispensing  it  through  our  pumps.  This  also  elimi- 
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nates  their  cost  of  bookkeeping  and  finance  charges.  Fi- 
nally, it  is  more  cost-effective  to  service  all  these  agencies 
from  one  depot,  rather  than  each  organization  to  have  its 
own  fuel  sources. 

III.  FY84 

In  1983,  three  yards  were  closed  in  order  to  conserve  the 
cost  of  heating  them.  The  operations  were  combined  with 
other  districts  to  form  three  dual  district  yards. 

Public  Works  has  retained  ownership  of  these  sites  and 
now  has  doubled  the  savings  on  Dana  Street  and  Hancock 
Street  by  renting  these  two  sites  to  the  Boston  Water  and 
Sewer  Commission  and  the  Parks  and  Recreation  Depart- 
ment, respectively. 

Forest  Hills  is  now  being  used  for  storage  by  Street  Light- 
ing Division  for  an  operational  office  and  pole  storage  facil- 
ity, thus  permitting  the  department  to  close  that  operation 
which  had  previously  been  performed  at  the  incinerator  on 
South  Bay  Road.  This  eliminated  the  cost  of  heating  a 
building  with  30-foot  high  ceilings,  two  large  permanently 
open  doors,  and  numerous  broken  windows. 

The  Public  Facilities  Department  has  hired  a private 
consulting  firm  to  perform  a survey  of  the  building  at  400 
Frontage  Road  for  Public  Works.  Despite  being  less  than 
ten  years  old,  the  parking  levels  have  sustained  major  dam- 
age in  the  form  of  concrete  flaking  and  spalling,  exposing 
the  reinforcing  rods  below.  Additional  damage  consists  of 
tensile  splitting  of  joint  material;  adhesion  failure;  dam- 
aged iso-flex  expansion  joints. 

Due  to  the  sharply  increased  cost  of  parts,  the  stockroom, 
of  necessity,  has  reduced  its  inventory.  That  end  of  the  oper- 
ation is  now  concentrated  on  high-usage  items  with  a short, 
turn-around  time.  As  a result,  some  jobs  are  left  in  the  shop 
for  a longer  period  of  time.  Further,  maintaining  an  older 
fleet  creates  problems  in  obtaining  parts  replacements. 

Overhead  doors  at  the  various  yards  are  usually  repaired 
by  the  Maintenance  Branch  Carpenter  Shop.  However, 
some  of  the  units  at  the  new  dual  districts  are  beyond  rea- 
sonable repair  and  require  complete  new  installations. 

All  of  the  repairs  and  renovations  just  outlined  were 
planned  last  year  with  the  Public  Faculities  Department. 
In  fact.  Public  Facilities  has  started  to  send  out  a team  to 
survey  the  sites  and  identify  problems. 
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Fiscal  Year  83  saw  the  initiation  of  a new  experimental 
program  for  the  department:  short-term  leasing  and  rental 
of  specific  equipment,  four,  forty-foot  trailers  were  used  for 
lighting  fixture  storage;  four,  forty-five-foot  bucket  trucks 
made  bulb  replacement  and  fixture  maintenance  much 
easier;  three,  twelve-foot  trailers  were  used  to  carry  addi- 
tional equipment  to  the  daily  worksites;  ten,  mid-size  se- 
dans were  rented  to  provide  adequate  coverage  of  its 
increased  street  cleaning  and  resurfacing  operations. 

This  experiment  has  proved  so  satisfactory  on  a short- 
term basis  that  the  department  is  planning  a long-term 
lease/purchase  arrangement  for  some  heavy-duty  dump 
trucks. 

The  high  cost  of  new  equipment  has  brought  about  a re- 
evaluation  of  equipment  replacement.  More  and  more  the 
department  is  attempting  to  prolong  the  usefulness  of  high- 
cost,  highly  specialized  items.  The  savings  resulting  from 
completely  overhauling  and  rebuilding  is  in  the  range  of  50 
to  60  percent  of  the  cost  of  a brand  new  replacement. 


IV.  Summary 

The  department’s  fleet  will  soon  be  undergoing  a face- 
lift. We  will  be  eliminating  the  oldest  and  most  costly  to 
repair  units  and  will  be  taking  charge  of  several  new  dump 
trucks  under  a long-term  lease/purchase  arrangement. 

This  will  have  several  effects.  First,  the  department  will 
have  a neater,  cleaner,  appearance.  Secondly,  and  more  im- 
portant. it  will  relieve  the  department  of  the  burden  of  the 
ever-increasing  cost  to  maintain  these  vehicles.  Third  and 
last,  it  will  bring  in  new  revenue  with  which  to  repair  those 
vehicles  remaining. 

Maintenance  Branch  has  carried  out  its  primary  mission 
in  spitfe  of  severely  adverse  conditions:  a diminishing  staff, 
little  money,  and  an  entire  fleet  that  is  another  year  older. 
The  efforts  of  the  maintenance  crews,  supervisors  and 
managers,  under  such  difficult  circumstances  should  be 
commended. 
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ENGINEERING  DIVISION 

During  the  period  of  this  report  the  Engineering  Division 
completed  plans  and  specifications  for  sixty-eight  high- 
way/sidewalk reconstruction  projects  in  various  sections  of 
the  City  of  Boston.  Bids  were  taken  for  work  on  a total  of 
12.17  miles  of  public  ways  at  a cost  of  $4,795,003.46.  Addi- 
tionally, this  division  prepared  and  advertised  surface  coat- 
ing contracts  to  cover  90  miles  of  roadway  at  a cost  of 
$3,732,280.  These  projects  represent  this  division’s  effort  to 
meet  its  responsibilities  in  the  capital  maintenance  of  our 
public  ways. 

In  support  of  this  workload,  much  effort  was  required  to 
plan  and  program  the  available  funds  in  a manner  which 
maximizes  their  efficient  use.  A street  life  cycle  of  twenty- 
five  years  requires  reconstruction  programming  at  a rate  of 
32  miles  per  year  simply  to  keep  abreast  of  the  deterioration 
of  the  nearly  800  miles  of  streets  in  Boston.  Current  budget 
trends  over  the  last  twenty  years,  however,  allow  for  only 
12  to  15  miles  per  year.  This  shortfall  places  the  added  bur- 
den on  the  Engineering  Division  to  seek  continously  new 
and  better  technologies  to  get  the  most  out  of  our  funds. 


The  Engineering  Division  took  a leading  role  in  the  on- 
going efforts  to  insure  that  the  city  recovers  all  costs  associ- 
ated with  utility  openings  in  our  public  ways.  This  complex 
and  time-consuming  work  taxed  the  already  understaffed 
division,  but  the  fruit  it  bears  will  more  than  justify  our 
investment.  Parallel  with  this,  this  division  is  assisting  in 
the  computerization  of  the  Permit  Branch. 


The  division  continued  to  fulfill  its  responsibilities  in  the 
processing  of  State  Aid  project  requests  and  Memoranda  of 
Agreements  for  “Chapter  90”  and  bridge  rehabilitation 
funds. 


Following  are  the  detailed  reports  from  the  Administra- 
tive, Contract  Compliance,  Design,  Public  Improvement 
Commission,  Records,  and  Survey  sections  of  this  division: 
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ADMINISTRATIVE  SECTION 

During  the  period  covered  by  this  report  the  following  ad- 
ministrative duties  and  clerical  work  were  performed: 

— Typing  correspondence  and  forms 

— Typing,  proofreading,  and  assembling  contract 
books 

— Assisting  the  general  public 

— The  recording  of  daily  and  weekly  time  reports 
and  payrolls 

— The  maintenance  of  up-to-date  personnel  records 

— Typing  the  budget 

— Indexing  and  filing 

In  this  fiscal  period  the  Engineering  Division  had  con- 
tracts with  the  following  consultants:  Touche-Ross,  Greene 
Engineering,  Universal  Engineering,  and  Pavement  Re- 
source Managers.  Payments  for  said  consultants  were  pre- 
pared through  the  Administrative  Section  and  forwarded 
to  the  Collector- Treasurer  for  processing. 

PUBLIC  IMPROVEMENT  COMMISSION 
DESIGN  REVIEW  SECTION 

Under  the  supervision  of  the  chief  engineer,  the  Public 
Improvement  Commission  Design/Review  Section  com- 
pleted the  following  work  during  the  period  covered  by  this 
report: 

Engineering  reports  and  plans  were  prepared,  reviewed, 
and  presented  to  the  Public  Improvement  Commission, 
along  with  the  planning  and  coordination  of  pertinent  in- 
formation necessary  for  the  public  hearing. 

Final  drawings  were  prepared  for  new  street  layouts, 
widening  and  relocations,  easements,  and  assessments  for 
recording  in  the  Suffolk  County  Registry  of  Deeds  and  the 
Records  Section  of  the  Engineering  Division.  Specialized 
plans  needed  for  the  Registry  of  Deeds  or  Land  Court  were 
prepared  for  various  city  departments. 

Plot  (site)  plans  required  by  the  Inspectional  Services  De- 
partment for  new  buildings  and  building  additions  were 
processed  and  reviewed  by  the  chief  engineer  for  compati- 
bility with  public  ways  or  private  ways  open  to  public  tra- 
vel. New  commercial  and  residential  driveway  appli- 
cations were  reviewed  with  a view  toward  public  safety 
and  the  general  impact  on  the  public  ways. 
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A design  and  an  analysis  of  the  Public  Works  aspects  of 
several  major  projects  were  conducted.  The  following  new 
developments  were  required  input  from  the  Design/Re- 
view Section  in  order  to  prepare  the  sites  for  construction: 
International  Place,  Volpe  General  Services  Administra- 
tion Building,  Kilby  Street  Garage,  Liberty  Mutual,  La- 
fayette Place,  Government  Genter  Garage  Gomplex,  and 
South  Station,  to  name  a few. 

Installation  petitions  for  underground  and  overhead 
services  by  public  utilities  and  private  communication 
companies  were  processed  and  reviewed  for  the  feasibility 
and  impact  on  the  public  right  of  way. 

As  in  past  years,  the  chief  engineer  serves  ad  liaison  for 
the  Public  Works  Department  with  other  governmental 
agencies  and  departments;  e.g..  Traffic  and  Parking  De- 
partment, Southwest  Gorridor  Project,  Massport,  Massa- 
chusetts Turnpike  Authority,  Federal  Aid  Assistance,  and 
State  Aid  Projects. 

The  design  review  process  continued  with  references  to 
the  installation  of  a television  cable  system  in  Boston.  Goor- 
dination  between  Design/Review  and  the  staff  of  Gablevi- 
sion/Boston  has  been  kept  at  the  highest  level  of 
professionalism.  As  cable  coordinator  for  the  Public  Works 
Department,  the  chief  engineer  continued  the  reviewing 
process  with  Gablevision/Boston  by  conducting  weekly 
meetings,  thereby  keeping  an  ongoing  flow  of  “grant  loca- 
tions” into  the  commission  for  approval.  Reviewed  in  the 
process  were  plans  and  permits  for  approximately  50  miles 
of  underground  service. 

RECORDS  SECTION 

The  Records  Section  of  the  Engineering  Division  is  re- 
sponsible for  the  filing  and  maintenance  of  official  plans, 
engineering  books,  and  related  documents. 

The  following  is  a list  of  documents  located  in  the  Re- 
cords Section: 

(1)  Official  laying-out  plans 

(2)  Plans  of  eminent  domain  takings  for  public  pur- 
poses and  plans  of  various  easements 

(3)  Plans  of  changes  in  public  ways;  for  public  pur- 
poses, widenings,  relocations,  extensions,  and 
discontinuances 

(4)  Land  Court  decree  plans 
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(5)  Records  of  bench  marks  located  throughout  the 
city 

(6)  Histories  of  streets 

During  this  fiscal  year  the  Records  Section  furnished  en- 
gineering information  to  approximately  2,800  people,  in- 
cluding consultants,  surveyors,  architects,  lawyers, 
conveyancers,  city  agencies,  utility  companies,  and  the 
general  public. 

The  Records  Section  checks  all  Land  Court  plans  which 
involve  public  ways  within  the  City  of  Boston.  The  Land 
Court  decree  plans  (supplied  by  the  Land  Court)  are  then 
bound  into  volumes  and  become  permanent  records. 

Appearance  in  court  is  sometimes  necessary  to  answer 
subpoenas  for  cases  involving  streets  within  the  city  limits. 
The  court  requires  that  the  records  section  supply  and  in- 
terpret any  plans,  books,  or  other  documents  that  are  sub- 
poenaed. 

The  Records  Section  maintains  a complete  history  of 
public  and  private  ways.  This  history  is  kept  up-to-date  as 
changes  are  made  in  streets. 

The  Records  Section  also  operates  and  maintains  the 
equipment  necessary  to  produce  blue  line  prints,  xerox  cop- 
ies, microfilm  cards,  and  prints  from  microfilm  cards. 
These  reproductions  are  supplied  to  many  departments 
and  agencies  within  the  City  of  Boston  and  the  Common- 
wealth of  Massachusetts,  to  utility  companies,  and  to  the 
public.  (See  “Work  of  Reproduction  Section,”  for  a com- 
plete list  of  all  copies  requested  and  made.) 

In  addition  to  the  above,  the  Records  Section  is  engaged 
in  an  ongoing  program  to  microfilm  every  document  on 
file.  Approximately  15,900  tracings  have  been  microfilmed 
and  filed  to  date.  This  process  enables  the  Records  Section 
to  maintain  accurate  records  which  are  readily  accessible 
for  viewing  and/or  reproduction.  This  system  has  the  fur- 
ther advantage  of  preserving  the  original  material  from  the 
wear  and  tear  of  every  day  use. 

The  Records  Section  also  has  the  responsibility  of  collect- 
ing fees  arising  from  the  sale  of  copies  of  plans  and  records. 
During  the  current  fiscal  year,  the  total  revenue  collected 
by  the  Records  Section  was  $5,413. 
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Work  of  Reproduction  Section  from  July  1, 1983  to  June  30,1983 


Ozalid 

Sepia 

Microcard 

Microprint 

Xerox 

Engineering  Division 

3,671 

341 

280 

370 

6,620 

Highway  Division 

327 

68 

52 

122 

359 

Bridge  Division 

1,284 

172 

144 

427 

241 

Street  Lighting  Division 

130 

52 

18 

41 

80 

Permit  Branch 

215 

5 

46 

66 

71 

Auditing  Department 

12 

4 

12 

36 

0 

City  Clerk 

8 

3 

21 

21 

62 

Security 

9 

0 

18 

36 

16 

Inspectional  Services 

22 

8 

841 

125 

23 

NDA 

0 

0 

0 

0 

0 

Property  Equalization 

0 

0 

0 

0 

0 

Real  Property  Department 

132 

22 

60 

91 

241 

Contract  Compliance  Office 

8 

0 

0 

0 

0 

Mayor’s  Office  of  Housing 

15 

0 

0 

0 

0 

Police  Department 

5 

0 

18 

18 

34 

Department  of  Public  Safety 

17 

0 

8 

11 

0 

Massachusetts  PWD 

14 

3 

17 

17 

0 

MBTA 

9 

0 

8 

8 

0 

MassPort  Authority 

5 

0 

2 

2 

0 

Internal  Revenue  Service 

3 

0 

8 

8 

0 

Traffic  and  Parking  Department  . . . 

67 

32 

15 

27 

71 

Law  Department 

91 

4 

33 

33 

48 

Assessing  Department 

64 

12 

28 

28 

61 

Boston  Edison  Company 

76 

0 

0 

0 

56 

Boston  Gas  Company 

0 

0 

0 

0 

0 

Water  and  Sewer  Commission 

53 

0 

1 

4 

2 

Boston  Redevelopment  Authority  , . 

51 

5 

21 

21 

30 

City  Council 

23 

8 

11 

18 

41 

Cablevision/Boston 

7 

4 

16 

16 

15 

6,272 

740 

1,678 

1,546 

8,071 
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CONTRACT  COMPLIANCE  OFFICE 

The  Contract  Compliance  Office  was  formed  in  accord- 
ance with  the  following  legal  documents: 

— The  President’s  Executive  Order  No.  11246  dated 
September  24,  1965 

— The  Housing  and  Urban  Development  Act  of  1965 

— Mayor  Kevin  H.  White’s  Executive  Order  entitled 
“Encouraging  Minority  Business  Enterprise”  dated 
Julyl,  1978 

— Boston  Residency  Policy  for  city- assisted  construc- 
tion projects 

The  Contract  Compliance  officer  was  responsible  for  ad- 
ministering twenty-three  construction  contracts  awarded 
by  the  Public  Works  Department  during  Fiscal  Year  1983- 
84.  Each  contract  was  carefully  reviewed  and  monitored 
from  its  preparation  to  its  finalization  for  compliance  with 
the  above- referenced  legal  documents. 

The  review  process  consisted  of  reviewing  all  relevant 
materials  and  required  forms  prior  to  advertising  and  bid 
submissions,  bid  openings,  and  pre-construction  confer- 
ences for  each  contract. 

The  monitoring  process  consisted  of  administering  estab- 
lished procedures  and  mandatory  requirements  to  insure 
compliance  with  the  contract  documents. 
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PLANNING,  PROGRAMMING  - DESIGN  SECTION 

This  section  prepared  plans  and  specifications  for  sixty- 
eight  high  way /sidewalk  reconstruction  projects  for  which 
bids  were  taken  during  this  fiscal  year  as  well  as  prepared 
plans  and  specifications  for  future  projects.  This  work  was 
accomplished  in  spite  of  the  reduced  work  force  of  recent 
years.  A heavy  reliance  is  placed  on  the  Northeastern  Uni- 
versity Co-op  program  to  help  augment  the  staff  but  this 
does  little  to  insure  the  long-term  continuity  needed  to  meet 
the  section’s  responsibilities. 

This  section  prepared  and  advertised  the  largest  road- 
way resurfacing  program  ever  undertaken  financed  by  a $6 
million  capital  improvement  bond  issue.  This  program  was 
designed  to  offset  the  problems  caused  to  our  roadways 
through  the  deferred  maintenance  following  the  passage  of 
Proposition  21/2. 

In  support  of  the  above-stated  work,  extensive  graphics 
were  prepared  and  presentations  made. 

This  section  gave  support  to  the  department  through 
various  computerization  projects. 

The  following  is  a list  of  projects  for  which  bids  were 
taken  in  FY  84: 

Capital  Improvement  Program  Sidewalk  Reconstruction  in: 

Byron  Street,  East  Boston,  wall  constuction 

Bids  open  July  28, 1983,  Encumbrance $90,394.70,  Length 430 

State  Aid  Highway  Reconstruction  in: 

East  Seventh  Street,  South  Boston,  G Street  to  L Street 
Gates  Street,  South  Boston,  Dorchester  Street  to  East  Eighth  Street 
Knowlton  Street,  South  Boston,  East  Eighth  Street  to  Telegraph  Street 
Leeds  Street,  South  Boston,  Woodward  Street  to  Dorchester  Street 
Old  Harbor  Street,  South  Boston,  Dorchester  Street  to  Telegraph  Street 
West  Fifth  Street,  South  Boston,  A Street  to  B Street 
West  Fourth  Street,  South  Boston,  Dorchester  Avenue  to  B Street 
West  Seventh  Street,  South  Boston,  B Street  to  Dorchester  Street 
West  Sixth  Street,  South  Boston,  D Street  to  Dorchester  Street 

Bidsopen  July  28,  1983,  Encumbrance $666,476,  Length 10,624' 

Capital  Improvement  Program  Roadway  Resurfacing 
Roadway  Resurfacing,  Area  B,  various  loactions 

Bids  open  August  4,  1983,  Encumbrance  . . , .$973,300,  Length  . . . .24.82  Miles 
Capital  Improvement  Program  Roadway  Resurfacing 
Roadway  Resurfacing,  Area  A,  various  locations 

Bids  open  August  4,  1983,  Encumbrance  . . . .$964,300,  Length  . . . .23.58  Miles 

Capital  Improvement  Program  Roadway  Resurfacing 
Roadway  Resurfacing,  Area  C,  various  loactions 

Bids  open  August  4,  1983,  Encumbrance  . . .$1,400,850,  Length  . . .36.62  Miles 
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Capital  Improvement  Program  Roadway  Resurfacing 
Roadway  Resurfacing,  Area  CBD,  various  loactions 

Bids  open  August  11,  1983,  Encumbrance  . . . .$393,830,  Length  . . . .4.96  Miles 

State  Aid  Highway  Reconstruction  In: 

Centre  Street,  West  Roxbury,  VFW  Parkway  to  Weld  Street 
Independence  Drive,  West  Roxbury,  VFW  Parkway  to  Brookline  line 
Tremont  Street,  Brighton,  Newton  line  to  Oak  Square 

Bids  open  September  23,  1983,  Encumbrance . . .$226,288.76,  Length  . . .4,011 ' 

Capital  Improvement  Program  Reconstruction  In: 

Countryside  Drive,  Dorchester,  Morton  Street  to  end 

Alcott  Street,  Brighton,  Mansfield  Street  to  Franklin  Street 

Dighton  Street,  Brighton,  Chestnut  Hill  to  Washington  Street 

Bids  open  September  29,  1983,  Encumbrance . . .$172,784.70,  Length  . . .2,001 ' 

State  Aid  Highway  Reconstruction  In: 

Burwood  Road,  West  Roxbury,  Morey  Street  to  Gretter  Road 

Colchester  Street,  Hyde  Park,  Neponset  Valley  to  end 

Conway  Street,  West  Roxbury,  South  Street  to  Fairview  Street 

Mendum  Street,  West  Roxbury,  Fairview  Street  to  Walter  Street 

Millstone  Street,  Hyde  Park,  Hyde  Park  Avenue  to  Meadowview  Road 

Westbourne  Street,  West  Roxbury,  Beech  Street  to  West  Roxbury  Parkway 

Bids  open  January  19,  1984,  Encumbrance  . . . .$304,356.15,  Length  . . . .5,520' 

State  Aid  Highway  Reconstruction  In: 

Christopher  Street,  Dorchester,  Dorchester  Avenue  to  end 
Dorset  Street,  Dorchester,  Dorchester  Avenue  to  Boston  Street 
Duncan  Street,  Dorchester,  Greenwich  Street  to  Leonard  Street 
Granger  Street,  Dorchester,  Duncan  Street  to  Clayton  Street, 

Newport  Street,  Dorchester,  Harbor  View  Street  to  Crescent  Avenue 
Orchardfield  Street,  Dorchester,  Dorchester  Avenue  to  Freeport  Street 
Sylvester  Road,  Dorchester,  Minot  Street  to  Gallivan  Bulivard 
Bids  open  February  2,  1984,  Encumbrance . . . .$365,358.16,  Length  . . . .4,415' 

State  Aid  Highway  Reconstruction  In: 

Ballou  Avenue,  Dorchester,  Woodrow  Avenue  to  Willowwood  Street 

Brenton  Street,  Dorchester,  Glenway  Street  to  Greenwood  Road 

Brunswick  Street,  Dorchester,  Blue  Hill  Avenue  to  Normandy  Street 

Garmen  Street,  Dorchester,  Vassar  Street  to  Norwell  Street 

Erie  Street,  Dorchester,  Glenway  Street  to  Greenwood  Street 

Radcliffe  Street,  Dorchester,  Garmen  Street  to  Vassar  Street 

St.  Rose  Street,  West  Roxbury,  Arborway  to  South  Street 

Bids  open  February  16,  1984,  Encumbrance  . . .$547,814.09,  Length  . . .6,480' 

State  Aid  Highway  Reconstruction  In: 

Blakeville  Street,  Dorchester,  Olney  Street  to  Bowdoin  Street 

Inwood  Street,  Dorchester,  Norton  Street  to  Olney  Street 

Norton  Street,  Dorchester,  Bowdoin  Street  to  Richfield  Street 

Norton  Street,  Dorchester,  Bowdoin  Street  to  Speedwell  Street 

Puritan  Avenue,  Dorchester,  Richfield  Street  to  Langdon  Park 

Ridgewood  Street,  Dorchester,  Draper  Street  to  Topliff  Street 

Topliff  Street,  Dorchester,  Bowdoin  Street  to  Geneva  Avenue 

Bids  open  March  1,  1984,  Encumbrance $377,799.71,  Length 5,635' 
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State  Aid  Highway  Reconstruction  In: 

Bird  Street,  Dorchester,  Columbia  Road  to  Hancock  Street 

Chase  Street,  Dorchester,  East  Cottage  Street  to  Willis  Street 

Cushing  Avenue,  Dorchester,  Jerome  Street  to  Windermere  Road 

Langdon  Street,  Dorchester,  George  Street  to  Norfolk  Avenue 

Lyon  Street,  Dorchester,  Adams  Street  to  Dorchester  Avenue 

Mt.  Cushing  Terrace,  Dorchester,  Cushing  Avenue  to  Upham  Avenue 

Pompeii  Street,  Roxbury,  Massachusetts  Avenue,  to  Allerton  Street 

Shirley  Street,  Roxbury,  Clifton  Street  to  Massachusetts  Avenue 

Woodville  Street,  Roxbury,  West  Cottage  Street  to  Blue  Hill  Avenue 

Bids  open  March  8,  1984,  Encumbrance $500,074.83,  Length 5,735' 


State  Aid  Highway  Reconstruction  In: 

Freeport  Street,  Dorchester,  Neponset  Avenue  to  Morrissey  Bulivard 
Weld  Street,  West  Roxbury,  Centre  Street  to  West  Roxbury  Parkway 
Bids  open  March  22,  1984,  Encumbrance $254,395.16,  Length 3,460' 


State  Aid  Highway  Reconstruction  In: 

Barbar  Street,  West  Roxbury,  Centre  Street  South  to  Huntington  Avenue 

Goodrich  Road,  West  Roxbury,  Centre  Street  to  end  of  Public  Way 

Parkton  Road,  West  Roxbury,  Perkins  Street  to  Perkins  Street 

Quinn  Way,  West  Roxbury,  Centre  Street  to  end 

Willow  Street,  West  Roxbury,  Weld  Street  to  Centre  Street 

Willow  Terrace,  West  Roxbury,  Willow  Street  to  end 

Woodard  Road,  West  Roxbury,  Wren  Street  to  West  Roxbury  Parkway 

Bids  open  April  5,  1984,  Encumbrance $303,419.45,  Length 5,895' 

State  Aid  Highway  Reconstruction  In: 

Glen  Road,  West  Roxbury,  Forest  Hills  Street  to  Sigourney  Street 

Louis  Prang  Street,  West  Roxbury,  Huntington  Avenue  to  Fenway 

Parker  Street,  Roxbury,  Tremont  Street  to  Huntington  Avenue 

Bids  open  April  19,  1984,  Encumbrance $440,985.30,  Length 3,995' 


Capital  Improvement  Program  Sidewalks  In: 

Ashley  Street,  East  Boston,  Boardman  Street  to  Bennington  Street 
Bennington  Street,  East  Boston,  Curtis  Street  to  Chelsea  Street 
Preble  Street,  South  Boston,  Dorchester  Street  to  Old  Colony  Avenue 
Washington  Street,  Brighton 

Bidsopen  June 28,  1984,  Encumbrance $544,855.45,  Length 6,045' 


Summation 

Bids  opened  on  seventeen  contracts  advertised  by  this  section  in  FY  1984: 

State  Aid  Highway  Reconstruction $3,986,967  61  10.56  miles 

C.l.P.  Highway  Reconstruction 172,784  70  0.38  miles 

C.l.P.  Sidewalk  Reconstruction 635,250  15  1.23  miles 

C.l.P.  Roadway  Resurfacing 3,732,280  00  90.00  miles 

Grand  Total 


$8,527,282  46  102.17  miles 
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SURVEY  SECTION 

The  Survey  Section  under  the  direction  of  an  associate 
civil  engineer  performed  the  following  types  of  work  in  the 
twelve  months  between  July  1,  1983,  and  June  30,  1984: 

(1)  Topographical  serveys  and  plans  for  the  design  and 

construction  of  various  public  facilities 

(2)  Survey  and  plans  for  the  laying  out,  widening,  and 

construction  of  public  highways 

(3)  Reconstruction  surveys  and  reports  for  the  installa- 

tion of  street  lighting,  sidewalks,  and  roadways 

(4)  Field  engineering  surveys  relating  to  the  preserva- 

tion and  maintenance  of  street  line  locations 
records 

(5)  Surveys  and  plans  for  recording  and  transfer  of 

land  to  city  departments  or  for  public  sale 

(6)  F urnishing  street  locations  and  related  engineering 

data  to  other  agencies  and  authorities,  including 
services  of  consultants  or  contractors  engaged  by 
these  agencies  or  authorities 

The  following  projects  were  completed  during  the  per- 


iod covered  by  this  report: 

Reconstruction  survey  of  streets 18.2  miles 

Major  surveys  and  cross-sections 1.4  miles 

Points  for  construction  — streets 2.4  miles 

Surveys  and  plans  for  recording  (requested 

by  other  city  departments) 4 plans 

Marking  lines  for  other  departments: 


Chelsea  Street  Bridge,  East  Boston,  Law  Department 

Proctor  Street,  Roxbury,  Parks  and  Recreation  Depart- 
ment 

Stow  Road,  Dorchester,  Traffic  and  Parking  Depart- 
ment 

Clarendon  Street,  Boston  Proper,  Parks  and  Recrea- 
tion Department 

Survey  plans  and  profile  for  layouts: 

Maplewood  Street,  West  Roxbury 
New  Haven  Street,  West  Roxbury 
Metropolitan  Circle,  West  Roxbury 
Parkside  Drive,  West  Roxbury 
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RECONSTRUCTION  SURVEYS 

LENGTH 

STREET-DISTRICT  IN  FEET 

Woodville  Street,  Dorchester 800 

Brunswick  Street,  Dorchester 1,100 

Christopher  Street,  Dorchester 600 

Dorset  Street,  Dorchester 800 

Duncan  Street,  Dorchester 600 

Granger  Street,  Dorchester 500 

Orchardfield  Street,  Dorchester 800 

Newport  Street,  Dorchester 650 

Sylvester  Street,  Dorchester 600 

M ary  knoll  Street , Dorchester 1 , 200 

Mary  knoll  Terrace,  Dorchester 200 

Conway  Street,  West  Roxbury 800 

Carmen  Street,  Dorchester 550 

Radcliffe  Street,  Dorchester 250 

St. Rose  Street,  West  Roxbury 100 

Alexander  Street,  Dorchester 3,000 

Hart  Place,  South  Boston 150 

Richwood  Street,  Dorchester 1,100 

Brighton  Avenue,  Brighton 500 

Freeport  Street,  Dorchester 3,100 

Tremont  Street,  Boston  Proper 900 

Village  Court,  Boston  Proper 300 

Herald  Street,  Boston  Proper 400 

Paul  Place,  Boston  Proper 1,000 

Millicent  Way,  Boston  Proper 400 

Castle  Court,  Boston  Proper 350 

Emerald  Court,  Boston  Proper 350 

Roslindale  Avenue,  West  Roxbury 100 

Ballou  Avenue,  Dorchester 2,250 

Bennington  Street,  East  Boston 2,000 

Inwood  Street,  Dorchester 450 

Union  Avenue,  West  Roxbury 800 

Weld  Street,  West  Roxbury 2,700 

Harvest  Street,  Dorchester 1,000 

Glen  Road,  West  Roxbury 1,100 

Goodrich  Road,  West  Roxbury 600 

Furbush  Road,  West  Roxbury 450 

Barbara  Street,  West  Roxbury 350 

Brook  Farm  Road,  West  Roxbury 1 . 100 

Quinn  Way,  West  Roxbury 550 

Saville  Street,  West  Roxbury 350 

Mendum  Street,  West  Roxbury 950 

Parkton  Road,  West  Roxbury 1 , 150 

Willow  Street,  West  Roxbury 1,900 

Woodard  Road,  West  Roxbury 1 ,800 

Hyde  Park  Avenue,  Hyde  Park 7,800 

River  Street,  Hyde  Park 5,000 

Bowen  Street,  South  Boston 1,600 

Public  Alley  No.  427,  Boston  Proper 550 

Cedar  Lane  Way,  Boston  Proper 600 

Hinckley  Street,  Dorchester 400 

Ashley  Street,  East  Boston 2,000 

Brucewood  Street,  West  Roxbury 650 

Herman  Street,  West  Roxbury 1,250 

Dana  Avenue,  Hyde  Park 250 

Roberts  Street,  West  Roxbury 1,200 

Wren  Street,  West  Roxbury 850 

Winship  Street,  Brighton 1,100 

Florida  Street,  Dorchester 600 

Leroy  Street,  Dorchester 650 

Mascoma  Street,  Dorchester 650 
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Whitfield  Street,  West  Roxbury 2,100 

Bellevue  Street,  West  Roxbury 200 

Barker  Street,  Brighton 200 

Chester  Street,  Brighton 1,400 

Rose  Garden  Circle,  Brighton 250 

Rawson  Street,  South  Boston 350 

Patterson  Way,  South  Boston 950 

Frankfort  Street,  East  Boston 400 

Orleans  Street,  East  Boston 600 

Cardington  Street,  Roxbury 250 

Fort  Avenue,  Roxbury 1,300 

Logan  Street,  Roxbury 450 

Rockledge  Street,  Roxbury 450 

Weldon  Street,  Roxbury 400 

Zeigler  Street,  Roxbury 900 

Glen  Street,  Dorchester 400 

Judson  Street,  Dorchester 400 

Marshfield  Street,  Dorchester 800 

Proctor  Street,  Roxbury 900 

Woodglen  Road,  Hyde  Park 800 

Fairmount  Avenue,  Hyde  Park 2,800 

Orleans  Street,  East  Boston 1,800 

Derry  Road,  Hyde  Park 550 

Dunmore  Street,  Roxbury 400 

Washington  Street,  Brighton 1,000 

Winthrop  Street,  Dorchester 800 

Bobolink  Street,  West  Roxbury 100 

Edison  Green,  Dorchester 100 

Miner  Street,  Boston  Proper 350 

Massachusetts  Avenue,  Roxbury 1,200 

Denby  Road,  Brighton 500 

Ceylon  Street,  Dorchester 500 

Everett  Street,  Brighton 1,800 

Stearns  Road,  West  Roxbury 250 

Beech  Glen  Street,  Roxbury 1,800 

Highland  Park  Avenue,  Roxbury 500 

Butler  Street,  Dorchester 1,000 

H untoon  Street,  Dorchester 600 


SURVEYS  AND  CROSS-SECTIONS 

LENGTH 

STREET-DISTRICT  IN  FEET 

Congress  Street,  Boston  Proper 600 

Freeport  Street,  Dorchester 950 

Beecn  Street,  West  Roxbury 250 

Denny  Street,  Dorchester 400 

Summer  Street,  Boston  Proper 400 

Tafthill  Terrace,  West  Roxbury 200 

Whitford  Street,  West  Roxbury 1,800 

Fairmount  Avenue,  Hyde  Park 2,800 
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POINTS  FOR  CONSTRUCTION 


LENGTH 


STREET-DISTRICT  IN  FEET 

Conway  Street,  West  Roxbury 800 

Tremont  Street,  Brighton 1,800 

Westbourne  Road,  West  Roxbury 500 

Duncan  Street,  Dorchster 600 

Colchester  Street,  Hyde  Park 800 

Millstone  Street,  Hyde  Park 800 

Dorset  Street,  Dorchester 500 

Burrwood  Street,  West  Roxbury 350 

Newport  Street,  Dorchester 650 

Sylvester  Road,  Dorchester 600 

Barbara  Street,  West  Roxbury 300 

Goodrich  Road,  West  Roxbury 500 

Orchardfield  Street,  Dorchester 700 

Willow  Terrace,  West  Roxbury 400 

Quinn  Way,  West  Roxbury 500 

Parkton  Road,  West  Roxbury 1,200 

Mendum  Street,  West  Roxbury 1,300 

Christopher  Street,  Dorchester 600 


SURVEYS  AND  PLANS  OF  LAND 
FOR  RECORDING 

STREET-DISTRICT  DEPARTMENT 

Fenwick  School,  Dorchester Public  Facilities  Department 

Cambridge  Street,  Brighton Public  Facilities  Department 

Savin  Hill  Avenue,  Dorchester Public  Facilities  Department 

South  Bay  Avenue,  Roxbury Massachusetts  DPW 


SURVEYS  FOR  OTHER  DEPARTMENTS 
STREET-DISTRICT  DEPARTMENT 


Chelsea  Street  Bridge,  East  Boston Law  Department 

Proctor  Street,  Roxbury Parks  and  Recreation  Dept. 

Stow  Road,  Dorchester Traffic  and  Parking  Dept. 

Clarendon  Street,  Boston  Proper Parks  and  Recreation  Dept. 


SURVEYS  AND  PLANS  FOR  LAYOUTS 

LENGTH 


STREET-DISTRIGT  IN  FEET 

Maplewood  Street,  West  Roxbury 600 

New  Haven  Street,  West  Roxbury 1,000 

Metropolitan  Circle,  West  Roxbury 500 

Parkside  Drive,  West  Roxbury 1,500 
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SANITARY  DIVISION 

The  following  is  a report  of  the  activities  and  accom- 
plishments of  the  Sanitary  Division  (Solid  Waste  Control) 
during  the  period  July  1,  1983,  to  June  30,  1984. 

Administrative  Section 

Administration 

The  Administrative  Section  supervises  and  oversees  the 
administration  of  the  division,  prepares  and  maintains  the 
budget,  prepares  all  reports  and  correspondence,  prepares 
all  contracts  for  public  bidding  and  execution,  prepares 
and  processes  all  payments  contractual,  service  orders, 
purchase  orders.  Compiles  and  maintains  records  on  col- 
lection and  disposal  of  solid  waste,  abandoned  car  pro- 
grams, processes  applications  for  permits  for  the 
transportation  of  refuse,  and  supervises  the  operation  of  the 
Snow  Emergency  Center. 

Collection  Section 
Refuse  Collection  Contracts 

Refuse  collection  contracts  were  awarded  in  all  eleven  of 
the  contract  districts  as  a result  of  publicly  advertised  bids, 
the  work  commencing  on  July  1, 1983.  These  one-year  con- 
tracts have  option  renewals  for  a second  and  third  year. 
Collection  contracts  were  open  for  bids  with  various  dis- 
posal locations  listed  for  each  district.  Of  the  successful  bid- 
ders, seven  district  contracts  went  to  so-called  national 
firms  and  four  district  contracts  to  independents.  The  total 
expenditure  in  1983  - 1984  for  refuse  contracts  amounted  to 
$7,013,212,  an  increase  of  $635,700  over  the  previous 
twelve  months.  A total  of  214,186  tons  of  household  refuse 
was  collected  during  the  year. 

Abandoned  Vehicles 

The  division  removes  abandoned,  junk  vehicles  from  the 
public  ways,  streets,  and  lots  within  the  city.  These  vehicles 
are  first  processed  by  the  Police  Department  and  then  for- 
warded to  this  division  for  removal. 

This  division  publicly  advertises  annually  for  a contract 
for  removing  abandoned,  junk  vehicles  which  resulted  in  a 
contract  being  awarded  to  the  bidder  which  calls  for  a pay- 
ment to  the  city  of  $37 . 56  per  vehicle.  A total  of  1 ,450  aban- 
doned vehicles  were  removed  from  the  streets  at  an  income 
of  $57,440.75  to  the  city. 
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Gardner  Street  Sanitary  Landfill 

A total  of  13,547  tons  of  refuse  was  disposed  of  at  the 
landfill  by  city  agencies.  In  keeping  with  the  state  health 
codes  on  proper  cover  on  a landfill,  4,622  tons  of  cover  ma- 
terial was  used  during  the  period  of  this  report. 


Outside  Disposal  Sites 

Contracts  for  “Disposal  of  Refuse  from  Various  Districts 
of  Boston”  were  awarded  as  a result  of  publicly  advertised 
bids  for  eleven  districts  of  Boston.  These  one- year  contracts 
have  option  renewals  for  a second  and  third  year.  Contracts 
were  awarded  to  five  firms  for  the  use  of  a disposal  site 
which  are  all  located  outside  the  City  of  Boston,  the  work 
commencing  on  July  1,  1983,  for  a twelve-month  period. 
The  total  expenditure,  for  the  disposal  contracts,  was 
$4,922,021  a total  of  214,186  tons  of  refuse  was  disposed  of 
under  these  contracts. 


Snow  Removal 

The  Snow  Emergency  Center  located  in  Room  113,  Bos- 
ton City  Hall,  in  its  twenty-second  year  of  operation  en- 
countered a fairly  mild  winter  insofar  as  the  total  number 
of  snowstorms  and  snowfall  was  concerned.  Two  major 
snowfalls  necessitated  the  opening  of  the  Snow  Emergency 
Center.  Both  storms  were  difficult  to  predict  with  any  pre- 
cision. The  March  storm  of  1984,  for  example,  was  heavy, 
wet  and  icy,  which  made  cleanup  operations  difficult  for 
Public  Works  stormfighters,  and  caused  loss  of  electrical 
power  across  the  city,  in  some  cases,  for  up  to  nearly  five 
days!  This  storm  was  originally  predicted  to  become  rain 
after  an  accumulation  of  about  two  inches.  It  left  the  city 
buried  — and  powerless! 

P.W.D.  workers  quickly  cleared  the  public  way!  Power 
restoration  was  slower,  by  far! 

The  center  was  operated  under  the  supervision  of 
Stephen].  Clegg,  administrative  assistant.  Commissioners 
Office,  Central  Office,  Administrative  Branch,  as  director. 
All  divisions  of  the  department  supplied  personnel  who 
were  the  nucleus  of  the  operation  of  the  center.  Also,  repre- 
sentatives from  the  Traffic  and  Parking,  and  the  Boston  Po- 
lice Departments  were  working  in  the  center  along  with 
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Edison  and  Telephone  representatives.  Other  city  depart- 
ments and  private  utilities  were  in  contact  with  the  center 
ready  to  render  assistance  if  needed.  The  Emergency  Cen- 
ter received  in  excess  of  35,000  calls  during  these  storms 
from  residents  of  Boston  requesting  information  and  assist- 
ance. 

The  Emergency  Center  was  commended  for  the  manner 
in  which  all  personnel  involved  performed  during  these 
emergencies.  During  both  storms  the  calls  were  of  such  va- 
riety and  magnitude  it  is  virtually  impossible  to  categorize 
them,  although  the  March  storm  was  by  far  greatly  con- 
cerned with  electricial  outages  across  the  entire  city  due  to 
downed  power  lines. 

The  Public  Works  Department  snowfighters  accom- 
plished the  mission  with  extraordinary  zeal  in  a most  exem- 
plary manner.  It  can  be  indisputably  stated  that  the  citizens 
of  Boston,  both  of  the  business  community  and  residential 
areas,  as  well  as  the  surrounding  “commuter  communities” 
were  most  well-served  by  Public  Works  Department  “Snow 
Fighters.”  The  close  cooperation  and  coordination  through 
the  Emergency  Center  of  city  departments,  as  well  as  pri- 
vate agencies,  was  a key  point  in  the  success  of  meeting  the 
demands  caused  by  these  storms. 

The  accomplishments  and  experiences  of  the  past  snow 
season  encountered  and  overcome  by  the  Public  Works  De- 
partment snow-fighting  force  is  a splendid  example  of  dedi- 
cation and  competence!  Those  accomplishments  stand  as  a 
positive  and  enduring  mark  of  devotion  to  duty  by  the  qual- 
ified, and  faithful,  public  employee. 

PAYMENTS  TO  REFUSE  COLLECTION  CONTRACTORS 


Julyl,  1983— June  30,  1984 

Amount 

District  Contractor  Paid 

lA  Charlestown  Banfield  and  Associates,  Inc $ 158,361 

IB  Boston  Proper  Charles  Lee  Disposal,  Inc 1,128,626 

2 Jamaica  Plain  Joseph  Amara  & Sons,  Inc 568,980 

3 Dorchester  North  SCA  Disposal  Services  of 

New  England,  Inc 622,746 

4 Brighton  Dooley  Disposal,  Inc 604,454 

5 South  Boston  Banfield  and  Associates,  Inc 391,630 

6 West  Roxbury  Banfield  and  Associates,  Inc 887,046 

7 Dorchester  South  SCA  Disposal  Serivce  of 

New  England,  Inc 698,228 

8 Hyde  Park  SCADisposalServicesof  New  England,  Inc.  523,044 

9 East  Boston  Banfield  and  Associates,  Inc 438,930 

10  Roxbury  United  Contracting  Co.,  Inc.  of  Boston  ...  991,167 


Total $7,013,212 
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PAYMENTS  TO  REFUSE  DISPOSAL  CONTRACTORS 
July  1,1983 -June  30,  1984 

Stern  Realty  Trust,  785  Boston  Post  Road,  Marlborough,  Mass. 

Disposal  Site  located  in  Somerville 

District  lA  — Charlestown  5,860.82  tons  at  $25/ton  = $146,520 
District  10  — Roxbury  27,570.83  tons  at  $25/ton  = $689,271 
Total  tons  = 33,431.65 
Total  monies  = $835,791 

Refuse  Energ)^  Systems  Co.,  100  Salem  Turnpike,  Saugus,  Mass. 

District  IB  — Boston  Proper,  28,563.34  tons  at  $19. 50/ton  = $556,985 
District  9 — East  Boston,  12,197.79  tons  at  $19. 50/ton  = $237,857 
Total  tons  = 40,762.13 
Total  monies  = $794,842 

SCA  Disposal  Service  of  New  England,  Inc.,  5 Middlesex  Avenue,  Somerville, 
Mass. 

Disposal  site  located  in  Roxbury 

District  3 — Dorchester  North,  23,823.71  tons  at  $24. 46/ton  = $582,728 
District  5 — South  Boston,  10,440.12  tons  at  $24. 46/ton  = $255,365 
District  7 — Dorchester  South,  29,541.56  tons  at  $24. 46/ton  = $722,587 
District  8 — Hyde  Park,  16,571.66  tons  at  $24. 46/ton  = $404,609 
Boston  P.W.D.  — 2,717.61  tons  at  $24.46/ton  = $67,206 
Total  tons  = 83,094.66 
Total  monies  = $2,032,495 

Browning  Ferris  Industries,  Inc.,  Quincy  District,  22  Nightingale  Avenue, 
Quincy,  Mass. 

Disposal  site  located  in  Plainville 

District  2 — Jamaica  Plain,  16,006.95  tons  at  $25/ton  = $400,174 

East  Bridgewater  Associates,  234  Thatcher  Street,  East  Bridgewater,  Mass. 
Disposal  site  located  in  Dedham 

District  4 — Brighton,  19,630.50  tons  at  $21/ton  = $412,241 
District  6 — West  Roxbury,  21,260.86  tons  at  $21 /ton  = $446,478 
Total  tons  = 40,891.36 
Total  monies  = $858,719 


Total  tons  = 214,186 
Total  monies  = $4,922,021 

PAYMENTS  FOR  COVER  MATERIAL  AT  GARDNER  STREET 
SANITARY  LANDFILL 

West  Roxbury  Crushed  Stone  Co.,  July  1,  1983  to  June  30,  1984 
4,622  tons  at  $4. 60/ ton  = $21,263 

PAYMENTS  RECEIVED  FOR  REMOVAL 
OF  ABANDONED  AUTOMOBILES 

Hub  Used  Auto  Parts  Co.  July  1,  1983  to  June  30,  1984 
1,450  cars  at  $37. 56/car  = $57,440.75 
(Includes  125  cars  at  $61.39/car) 


EXPENDITURES 

Payments  to  refuse  collection  contractors $ 7,013,212 

Payments  for  cover  material  for  Gardner  Street  land- 
fill   21,263 

Payments  for  disposal  of  refuse  from  various  districts 

of  Boston 4,922,021 

Total  collection  and  disposal  expenditures.  $11,956,496 
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Payroll  Totals: 


Administrative $ 

Collection  Section 

Other  services  (abandoned  cars) 

Gardner  Street  landfill 

Overtime  payrolls 

17,863 

403,512 

16,059 

105,166 

43,062 

Total  Payrolls 

$542,420 

Landfill  operation  costs  (other  than  Labor  & Cover 

Material) $ 

Supplies  and  materials  (other) 

Miscellaneous  (advertising,  engineering  services, 
travel  reimbursement,  etc.) 

1,024 

2,753 

655,896 

Grand  Total  Expenditure 

$13,158,589 

COLLECTION  AND  DISPOSAL  COSTS 

Refuse  Collection 

Collection  Contracts 

Supervision 

Misc.  Expenditures 

Unit  Costs 
$7,013,212 
376,227 
5,717 

$7,395,156 


214,186  tons,  $34.52  a ton 


Refuse  Disposal 

Outside  Sites  — contracts 

Refuse  Energy  Systems  Company $19.50  a ton 

SCA  Disposal  Services  of  New  England,  Inc.  . . $24.46  a ton 

Stern  Realty  Trust $25.00  a ton 

Browing  Ferris  Industries,  Inc. 

Quincy  District $25.00  a ton 

East  Bridgewater  Associates $21 .00  a ton 

Sanitary  Landfill 

Payroll $105,166 

Cover  Material  — Gravel 21,263 

Landfill  Operation  Cost 1,024 

$127,453 


213,547  tons,  $9.40  a ton 
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HIGHWAY  DIVISION 

The  activities  of  the  various  sections  of  the  Highway  Di- 
vision from  July  1,  1983,  to  June  30,  1984,  were  as  follows: 

Construction  Section 

Contracts  were  awarded  in  prior  years  for  the  recon- 
struction of  seventy-four  streets  for  a total  of 
$8,010,464.58. 

These  contracts  will  be  completed  in  1984-1985. 

Maintenance  Section  Contracts 
From  July  1,  1983,  to  June  30,1984 

District  1 — William  E.  O’Brien $290,000 

District  2, 3, 4, 5, 6,  and  8,  7, 9,  and  10  — J.  K.  Municipal  Services,  Inc. $688,896 

Electrical  Repairs  to  Bridges 

Universal  Electric  Control $34,450 

Mechanical  Repairs  to  Bridges 

Balfour  Engineering $67,250 

Contracts  A\varded  in  1983  and  Finished  in  1984 

Sidewalk  repairs  in  Area  I — Pitt  Constr.  Corp $200,000 

Sidewalk  repairs  in  Area  II  — James  Amara $250,000 

Sidewalk  repairs  in  Area  III  — Pitt  Constr.  Corp $200,000 

Cable  TV  citywide  — Baker  & Co.,  Inc $300,000 

Contracts  Awarded  in  1983  to  be  Finished  in  1985 

Repairs  to  roadways  in  Area  I — Hot  Top  Pavements $475,000 

Repairs  to  roadways  in  Area  II  — Hot  Top  Pavements $500,000 

Repairs  to  roadways  in  Area  III  — Hot  Top  Pavements $425,000 

Repairs  to  roadways  in  Area  I — Baker  & Co.,  Inc $500,000 

Sidewalk  repairs  in  Area  II  — James  Amara $210,000 

Sidewalk  repairs  in  Area  III  — James  Amara $245,000 

Roadway  resurfacing  in  Downtown  Area  — Hot  Top  Pavements $393,000 

Roadway  resurfacing  in  Area  A — Hot  Top  Pavements $964,300 

Roadway  resurfacing  in  Area  B — Hot  Top  Pavements $1,000,000 

Roadway  resurfacing  in  Area  C — Hot  Top  Pavements $1,400,000 

Contracts  Awarded  in  1985  to  be  Finished  in  1985 
Sidewalks  repaired  in  Area  I — D.  Cicconi  & Co $220,000 

Sidewalks 

Sidewalk  patches 321,300  square  feet 

Driveway  patches 7,957  square  feet 

Edgestone  reset 2,773  lineal  feet 

Roadway 

Roadway  patches 92,000  square  feet 

Castings  reset 100 
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WORK  DONE  BY  CONTRACT  FROM  JULY  1, 1983  TO  JUNE  30, 1984 


Item  Quantity 

Unclassified  excavation 45,206  cubic  yards 

Drain  structure  removed 311  each 

Gravel  borrow 41,062  tons 

Sand  for  conduit  trench 2,697  tons 

Crushed  stone  for  edgestone 4,083  tons 

Catch  basin.  No.  13 17  each 

Drain  structure  adjusted 319  each 

Frame  and  grate  cover 38  each 

Ten-inch  cement  concrete  pipe 194  lineal  feet 

Water  castings  adjusted 307  each 

Class  I bituminous  concrete  base  course 8, 105  tons 

High  early  concrete  base  course 5,804  cubie  yards 

CaCldust 13,700  pounds 

U tility  trench 10,011  square  yards 

Granite  curb  straight 3,669  lineal  feet 

Pedestrian  ramp  returns 28  each 

Gurb  inlet  straight 159  each 

Gurb  inlet,  curved 1 each 

Gurb  corner,  type  A 715  each 

Curb  reset 56,501  lineal  feet 

Cement  concrete  sidewalks 57,607  square  yards 

Cement  concrete  driveways 44,846  square  yards 

Class  B rock  excavation 264  cubic  yards 

City  covers  adjusted 48  each 

Two-inch  PVC  conduit 11,175  lineal  feet 

Three-inch  PVC  conduit 40,727  lineal  feet 

Pull  box 557  each 

Pull  box  (shallow) 103  each 

Pull  box  (extender) 645  each 

Pull  box  adjusted 146  each 

Light  base 491  each 

Light  base  (short) 31  each 

Sign  Post 88  each 

Drums 4,920  per  drum  day 

Control  cab  base 25  each 

Police  detail 3,670  hours 

Police  sergeant  duty 5 hours 

Drain  structure  removed 12  each 

Sign  Post 88  each 

Catch  Basin  No.  5 2 each 

Tree  pits 15  each 

Trees  removed 63  each 

Stumps 27  each 

Trees  24-inch 19  each 

Cold  planning 57,050  square  yards 

Bituminous  concrete  walks 296  tons 

Fire  alarm  base  removed 1 each 

Fire  alarm  base 1 each 

Safety  sign 7,936  square  feet 

Twelve-inch  white  line 

Four-inch  yellow  line 16,313  lineal  feet 

Stone  bounds 5 each 

Barrels 940  each 

Ground  water  drain 1,881  lineal  feet 

Lawn  restored 2,665  square  yards 

Saw  cuts 250  lineal  feet 

Brick  walk 250  square  yards 

Trees,  four-inch  to  12-inch 52  each 

Stumps  removed 8 each 

Excavation 6,524  cubic  yards 

Rock  and  wall  excavation 29  cubic  yards 
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I 

Bank  gravel 

Crushed  stone 

Straight  edgestone 

Circular  edgestone 

Two-foot  corners 

Edgestone  relocated 

Concrete  base 

Artificial  stone  sidewalks 

Artificial  stone  driveways 

Loam  and  seeding 

Bituminous  concrete  base 

Bituminous  concrete  binder 

Bituminous  concrete  top 

Bituminous  concrete  binder  (sidewalk) 
Bituminous  concrete  top  (sidewalk)  . . 

Water  drains 

Stone  bounds 

Sign  posts 


6,841 

tons 

346 

tons 

3,774 

lineal  feet 

436 

lineal  feet 

138 

each 

34 

lineal  feet 

7 

cubic  yards 

25,471 

square  feet 

9,313 

square  feet 

43 

cubic  yards 

1,441 

tons 

1,078 

tons 

1,230 

tons 

34 

tons 

126 

tons 

310 

lineal  feet 

4 

each 

5 

each 

WORK  DONE  BY  CITY  FORCES  FROM  JULY  1, 1983,  TO  JUNE  30, 1984 


Item 


Quantity 


Bituminous  concrete  roadway  repairs 41,300.31 

Crushed  stone  used 200.00 

Edgestone  reset 9,516.00 

Radius  stone  set 1 , 023 . 40 

Corner  stone  set 418.00 

Casting  reset 30.00 

Sign  post  reset 84.00 

C atcn  basin  reset 1 30 . 00 

Bituminous  concrete  sidewalk  repairs 10,332.42 

Hot  patch  received 3,852.78 

Cold  patch  received 2,370.00 

Emulsion  used 57.00 

Granolitic  sidewalk  repairs 2,994.00 

Class  E concrete  used 112.50 

Red  brick  sidewalk  repaired 2,500.00 

Walls  repaired 0.00 

Mortar  repaired  on  Freedom  Trail 50.00 

94-lb.  bags  cement  used 75.00 

Stairs  repaired 87.60 

Sand  received 2,444.45 

Sand  spread  on  oil  spills 147.00 

Sand  spread  on  ice  control 2,144.45 

Gravel  received 1 ,002.30 

Gravel  for  repairs 363.00 

Gravel  for  bdlast 94.00 

Salt  received 26,989.32 

Snow  removed 3 , 572 . 30 

Catch  basin  and  drop  inlets  cleaned 0.00 

Sand,  gravel  and  stonedust  spread  on  footways 150.00 

Politick  signs  removed 255.00 

Graffiti  removed  on  public  ways 101.00 

Police  tags 0.00 

Debris  removed  from  public  ways  (street  cleaning) . . . 71,579.00 

Anim  als  picked  up 2,181.00 

Kerosene  received  and  used 0.00 

Freedom  Trail  painting 5,920.00 

Dumpster  boxes  picked  up 0.00 

Barriers  made 335.00 


square  yards 
tons 

lineal  feet 

feet 

each 

each 

each 

each 

square  yards 
tons 
tons 
gallons 
cubic  feet 
cubic  yards 
square  feet 
feet 

square  feet 
each 

square  feet 

tons 

tons 

tons 

tons 

tons 

tons 

tons 

cubic  yards 

each 

tons 

each 

each 

each 

cubic  yards 
each 

f gallons 
ineal  feet 
each 
each 
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BOSTON  WATER  AND  SEWER  COMMISSION 


Item  Quantity 

Excavation  for  services 72  cubic  yards 

Straight  guttermouths 12  each 

Covers  reset 59  each 

New  catch  basin 6 each 

Catch  basins  remodeled 2 

Minor  drains 162  lineal  feet 

Y’s 5 each 

Manholes 1 each 


Street  Construction  Completed 

1983-1984 


STREET  LIMITS 


Copeland  Street 
Intervale  Street 
Moreland  Street 
Waverly  Street 


Moreland  Street  to  Warren  Street 
Warren  Street  to  Blue  Hill  Avenue 
Warren  Street  to  Dennis  Street 
Warren  Street  to  Blue  Hill  Avenue 


Blagden  Street 
St.  James  Avenue 
Trinity  Place 
Brunswick  Street 
Dunreath  Street 
Millet  Street 


Dartmouth  Street  to  Exeter  Street 
Trinity  Place  to  Clarendon  Street 
St.  James  Street  to  Stuart  Street 
Warren  Street  to  Blue  Hill  Avenue 
Warren  Street  to  Aspen  Street 
Southern  Avenue  to  Harvard  Street 


CONTRACT 

AMOUNT 


$424,817  00 


$481,625  00 


Hyde  Park  Avenue 

Dale  Street 
Sherrin  Street 

Windham  Road 
Austin  Street 


Fenwood  Road 
Parker  Hill  Avenue 
Hillside  Street 


Reservation  Road  to  Dana  Avenue $239,291  00 

Windham  Road  to  Metropolitan  Avenue 
Windham  Road  to  approximately  100  feet 
southerly 

Dale  Street  to  Austin  Street 

Windham  Road  to  approximately  188  feet 


southerly $322,895  75 

Huntington  Avenue  to  Brookline  Avenue 
Huntington  Avenue  to  Parker  Street 

Parker  Hill  Avenue  to  Parker  Street $663,491  95 


Tremont  Street 


Oak  Square  to  Newton  line 


$215,513  10 


East  Seventh  Street 
Gates  Street 
Leeds  Street 
Old  Harbor  Street 
West  Fifth  Street 
West  Fourth  Street 
West  Seventh  Street 
West  Sixth  Street 
West  Sixth  Street 


G Street  to  L Street 

Dorchester  Street  to  East  Eighth  Street 
Woodward  Street  to  Dorchester  Avenue 
Thomas  Park  to  Dorchester  Street 
Dorchester  Avenue  to  B Street 
B Street  to  Dorchester  Avenue 
Dorchester  Street  to  B Street 
B Street  to  Dorchester  Avenue 

Dorchester  Street  to  D Street $634,739  25 


Adams  Street  Richmond  Street  to  Dorchester  Avenue 


Dorchester  Avenue  Ashmont  Street  to  Richmond  Street $568,213  30 

Clarkson  Street  Barry  Street  to  Hendry  Street 

Esmond  Street  Blue  Hill  Avenue  to  Harvard  Street 

Fairfax  Street  Beaumont  Street  to  Carruth  Street 

Wales  Street  Blue  Hill  Avenue  to  Talbot  Avenue $785,972  78 


Gold  Street 
Gustin  Street 
Silver  Street 


Dorchester  Street  to  F Street 
Old  Colony  Avenue  to  end 

D Street  to  G Street $813,199  85 


Public  Works  Department 


33 


CONTRACT 

STREET  LIMITS  AMOUNT 

Commonwealth 

Avenue  Dartmouth  Street  to  Massachusetts  Avenue . . . $909,471  50 


Shirley  Street 
Langdon  Street 
Pompeii  Street 


Clifton  Street  to  Massachusetts  Avenue 
George  Street  to  Norfolk  Avenue 

Allerton  Street  to  Massachusetts  Avenue $476,261  75 


Cedar  Street  Washington  Street  to  Centre  Street 

Marcella  Street  Washington  Street  to  Centre  Street $487,154  25 


Cooper  Street 
Lynn  Street 
North  Margin  Street 
Stillman  Street 
Thacher  Street 
Wiget  Street 
La  Fayette  Avenue 


North  Washington  Street  to  Salem  Street 
Cooper  Street  to  Thacher  Street 
Stillman  Street  to  La  Fayette  Avenue 
North  Washington  Street  to  Salem  Street 
North  Washington  Street  to  Prince  Street 
North  Margin  Street  to  Salem  Street 

Endicott  Street  to  Prince  Street $466,090  50 


Erie  Street 
Brunswick  Street 
Brenton  Street 
Radcliffe  Street 


Glenway  Street  to  Greenwood  Street 
Blue  Hill  Avenue  to  Normandy  Street 
Glenway  Street  to  Greenwood  Street 
Carmen  Street  to  Vassar  Street $521,727  60 


NEW  INSTALLATION  OF  CITY-OWNED  LIGHTING  UNITS 
JULY  1, 1983  — JUNE  30, 1984 


Boston  Proper  Units 

Mason  Street,  Avery  Stret  to  West  Street 4 

Avery  Street,  Tremont  Street  to  Washington  Street 3 

Marginal  Road,  Harrison  Avenue  to  Washington  Street 8 

Snow  Hill  Street,  Charter  Street  to  Prince  Street 11 

North  Hudson  Street,  Snow  Hill  Street  to  Hull  Street 2 

Hull  Street,  Commercial  Street  to  Salem  Street 13 

Sheafe  Street,  Snow  Hill  Street  to  Salem  Street 8 

Margaret  Street,  Prince  Street  to  Sheafe  Street 3 

Commercial  Street,  Hanover  Street  to  Battery  Street 5 

Columbus  Avenue,  Greenwich  Street  to  Clarendon  Street 85 

Tremont  Street,  Melnea  Cass  Boulevard  to  Dartmouth  Street 206 

Huntington  Avenue,  Harcourt  Street  to  Dartmouth  Street 16 

Stuart  Street,  Huntington  Avenue  to  Dartmouth  Street 15 

Dartmouth  Street,  Huntington  Avenue  to  Stuart  Street 8 

Harcourt  Street,  Huntington  Avenue  to  St.  Botolph  Street 4 

Arlington  Street,  Commonwealth  Avenue  to  Boylston  Street 7 

Washington  Street,  East  Berkeley  Street  to  Herald  Street ^ 

417 

Dorchester 

Dorchester  Avenue,  Gibson  Street  to  Richmond  Street 146 

Southampton  Street,  Frontage  Road  to  Service  Road 1^ 

162 

Roxbury 

East  Lenox  Street,  Washington  Street  to  Fellows  Street 11 

West  Walnut  Park,  Amory  Street  to  Washington  Street 21 

Fort  Hill  Park,  at  Fort  Avenue 8 

40 

West  Roxbury 

Corinth  Street,  Belgrade  Avenue  to  Washington  Street 22 

Poplar  Street,  Washington  Street  to  South  Street 6 

28 

Charlestown 

Oak  Street,  Main  Street  to  Russell  Street 8 

Auburn  Street,  Main  Street  to  Bunker  Hill  Street IT 

19 

Total,  All  Areas 666 


34 


City  Document  No.  18 


Upgrading  of  selected  city-owned  lighting  units  from  175-Watt,  Mercury  Vapor 
on  12-foot  gas  posts  or  14-foot  concrete  posts  to  250- Watt,  Mercury  Vapor  on 
19-foot  concrete  posts  — Residential  Streets 

Boston  Proper  Units 

Prince  Street,  Commercial  Street  to  Hanover  Street 24 

Salem  Street,  Cross  Street  to  Charter  Street 16 

Charter  Street,  Hanover  Street  to  Commercial  Street 19 

North  Bennet  Street,  Hanover  Street  to  Salem  Street 6 

65 

Charlestown 

Old  Landing  Way,  Medford  Street  to  Medford  Street 13 

Old  Ironside  Way,  Medford  Street  to  Medford  Street 13 

Little  Mystic  Walkway,  Chelsea  Street  to  end 9 

Monument  Street,  Medford  Street  to  Bunker  Hill  Street 8 

Elm  Street,  Medford  Street  to  Bunker  Hill  Street 8 

Mystic  Street,  Medford  Street  to  Bunker  Hill  Street 8 

School  Street,  Main  Street  to  Bunker  Hill  Street 12 

Summer  Street,  School  Street  to  Elm  Street 3 

Wood  Street,  Main  Street  to  High  Street 5 

Hancock  Street,  Creen  Street  to  Elm  Street 2 

Cordis  Street,  Warren  Street  to  High  Street 8 

Cordis  Street  Avenue,  Cordis  Street  to  Pleasant  Street 1 

Boyle  Street,  Cordis  Street  to  Pleasant  Street 1 

91 

Roxbury 

Walnut  Park,  Washington  Street  to  Walnut  Avenue 17 

Wardman  Road,  Walnut  Park  to  Westminster  Street 5 

Waldren  Road,  Walnut  Park  to  Westminster  Street 5 

Westminster  Street,  Washington  Street  to  Walnut  Avenue 18 

Westminster  Terrace,  Westminster  Street  to  end 1 

Deckard  Street,  Warren  Street  to  Humbolt  Avenue 8 

Harrishof  Street,  Humbolt  Avenue  to  Walnut  Avenue 9 

Marksdale  Street,  Harrishof  Street  to  Townsend  Street 2 

Brookledge  Street  Humbolt  Avenue  to  Elm  Street  Avenue 17 

Wyoming  Street,  Warren  Street  to  Wabeno  Street 11 

Wabeno  Street,  Wyoming  Street  to  Waumbeck  Street 6 

Wabon  Street,  Wabeno  Street  to  Warren  Street 11 

Montana  Street,  Georgia  Street  to  Cheney  Street 3 

Sherman  Street,  Dale  Street  to  Rockland  Street 5 

Mills  Street,  Dale  Street  to  Rockland  Street 6 

Rockland  Avenue,  Dale  Street  to  Rockland  Street 6 

Rockland  Street,  Sherman  Street  to  Walnut  Avenue 7 

137 

Total,  All  Areas 293 
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Upgrading  of  selected  city-owned  lighting  units  from  Mercury  Vapor  on  14-foot 
concrete  posts  to  250-Watt,  High-Pressure  Sodium  Vapor  on  24-foot  concrete 
posts. 

Boston  Proper  Units 

Atlantic  Avenue,  Commercial  Wharf  W.  to  High  Street 38 

Peters  Park,  Shawmut  Avenue  to  Washington  Street 7 

Paul  Place,  Shawmut  Avenue  to  Herald  Street 5 

Millicent  Way,  Shawmut  Avenue  to  East  Berkeley  Street 6 

Emerald  Court,  Shawmut  Avenue  to  end 4 

Castle  Court,  Shawmut  Avenue  to  end 4 

Village  Court,  East  Berkeley  Street  to  end 2 

Court  Street,  Congress  Street  to  Cambridge  Street 8 

Causeway  Street,  North  Washington  Street  to  Merrimac  Street 27 

Thoreau  Path,  Msgr.  Reynolds  Way  to  Storrow  Drive 10 

Somerset  Street,  Cambridge  Street  to  Ashburton  Place 10 

Ashburton  Place,  Somerset  Street  to  Bowdoin  Street 6 

Bowdoin  Street,  Cambridge  Street  to  Ashburton  Place 12 

Bulfinch  Place,  New  Chardon  Street  to  end 7 

Hawkins  Street,  New  Chardon  Street  to  Bowker  Street 7 

Bowker  Street,  New  Chardon  Street  to  Hawkins  Street 8 

161 

Roxbury 

Circuit  Street,  Washington  Street  to  Regent  Street 9 

Crispus  Attucks  Place,  Washington  Street  to  Washington  Street 7 

Dale  Street,  Washington  Street  to  Warren  Street ^ 

46 

Total,  All  Areas 207 


Conversion  of  existing  400- Watt,  Mercury  Vapor  lighting  units  to  250- Watt, 
High-Pressure  Sodium  Vapor. 

Boston  Proper  Units 

Msgr.  Reynolds  Way,  Harrison  Avenue  to  Washington  Street 24 

North  Washington  Street,  Commercial  Street  to  Cooper  Street 28 

Cross  Street,  Hanover  Street  to  Endicott  Street 12 

Canal  Street,  Causeway  Street  to  New  Chardon  Street 17 

Commercial  Street,  North  Washington  Street  to  Hanover  Street 26 

Haverhill  Street,  Causeway  Street  to  Traverse  Street 8 

Traverse  Street,  Haverhill  Street  to  North  Washington  Street 8 

Clinton  Street,  North  Street  to  Surface  Artery 5 

Chatham  Street,  Commercial  Street  to  State  Street 6 

Total m 

Dorchester 

Dorchester  Avenue,  Kemp  Street  to  Savin  Hill  Avenue 99 

Park  Street,  Nor  well  Street  to  Adams  Street 91 

Hancock  Street,  Bowdoin  Street  to  Dorchester  Avenue 41 

Total m 


Roxbury 

Circuit  Street,  Regent  Street  to  Walnut  Avenue 


9 
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Brighton 

Commonwealth  Avenue,  at: 


Chiswick  Road 14 

Wallingford  Road 8 

Kinross  Street 10 

Leamington  Street 6 

Sutherland  Road 6 

ColborneRoad 9 

Washington  Street 23 

Summit  Avenue ^ 

Total 89 

Total,  All  Areas 463 


ELECTRIC  STREET  LAMPS 

During  1983  to  1984  orders  were  sent  to  Boston  Edison 
for  the  following  street  lamps: 


Installed  Removed 


Location 

No. 

Lumens 

No. 

Lumens 

Allen  Road,  Brighton 

1 

11,000 

— 

Albany  Street,  at  East  Berkeley  Street  .... 

1 

45,000 

1 

20,000 

Austin  Street,  West  Roxbury 

1 

11,000 

— 

Beaufield  Street,  Dorchester 

1 

11,000 

— 

Beacon  Street,  City  Proper 

4 

35,000 

4 

20,000 

Beacon  Street,  City  Proper 

12 

35,000 

12 

20,000 

Brookline  Avenue,  Roxbury 

4 

35,000 

4 

20,000 

Bennington  Street,  East  Boston 

2 

35,000 

2 

20,000 

Currier  Street,  Dorchester 

3 

7,000 

1 

7,000 

1 

11,000 

Currier  Street,  Dorchester 

1 

7,000 (New  Post) 

— 

Foundry  Street,  South  Boston 

2 

20,000 

2 

15,000 

Greenbaum  Street,  South  Boston 

2 

20,000 

2 

15,000 

190  High  Street,  City  Proper 

1 

35,000 

— 

Kelley  Court,  Charlestown 

1 

10,000 

— 

Massachusetts  Avenue,  Roxbury 

9 

35,000 

4 

15,000 

5 

20,000 

Northampton  Street,  Roxbury 

1 

35,000 

1 

15,000 

Public  Alley  No.  424  at  playground 

1 

20,000 

1 

7,000 

Park  Street,  Dorchester 

7 

20,000 

— 

1808  River  Street,  Hyde  Park 

1 

20,000 

— 

STREET  LIGHTING  JULY  1, 1983 
TO  JUNE  30, 1984 

On  July  1,  1983,  the  City  of  Boston  had  in  active  use 
1,778  gas  lamps.  Of  this  number,  forty-four  are  fire  alarm 
lamps.  During  the  year  we  installed  forty-one  lamps,  two 
of  these  lamps  were  fire  lamps.  There  were  no  gas  lamps 
removed  during  the  year. 


Public  Works  Department 
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NEW  GAS  LAMP  LOCATIONS 

Date 

Location  Installed 

Garden  Street  at  Revere  Street,  southeast  corner,  City  Proper  ....  8/3/83 

School  Street  opposite  58,  opposite  66,  Charlestown 8/10/83 

School  Street  at  27,  at  City  Hall  Avenue,  opposite  42,  opposite  50, 

opposite  56,  City  Proper 8/16/83 

School  Street  at  Tremont  Street,  northeast  corner.  City  Proper. . . . 8/19/83 

Opposite  6 Wellesley  Park,  Dorchester 9/6/83 

Wellesley  Park  at  6,  10 4/6/84 

Wellesley  Park  opposite  10, 2nd  and  3rd  from  Melville  Avenue,  west 

side,  Dorchester 4/9/84 

Wellesley  Park  at  Melville  Avenue,  northwest  corner,  Dorchester  . 4/9/84 

3 Prescott  Street,  Charlestown 4/11/84 

Prescott  Street,  at  Devins  Street,  Charlestown 4/12/84 

Prescott  Street,  at  5,  opposite  5,  opposite  rear  54  Harvard  Street, 

Charlestown 4/12/84 

Prescott  Street,  at  rear  of  the  Harvard  Grammar  School,  Charles- 
town   4/23/84 

Prescott  Street,  at  rear  50  Harvard  Street,  Charlestown 4/23/84 

Prescott  Street,  near  21,  Charlestown 4/23/84 

Prescott  Street,  opposite  21,  Charlestown 4/23/84 

Prescott  Street,  at  rear  54  Harvard  Street,  Charlestown 4/24/84 

Prescott  Street,  at  23,  Charlestown 4/24/84 

Prescott  Street,  near  Washington  Street,  northwest  corner,  Charles- 
town   4/24/84 

Prescott  Street,  opposite  23,  Charlestown 4/26/84 

Prescott  Street,  at  Washin^on  Street,  northeast  corner,  Charles- 
town   4/26/84 

Washington  Street  at  11,  Charlestown 4/26/84 

Devins  Street  at  14,  Charlestown 4/27/84 

Montgomery  Park  at  rear  611  Tremont  Street,  City  Proper 5/3/84 

Montgomery  Park  at  rear  621  Tremont  Street,  City  Proper 5/3/84 

Montgomery  Park  at  rear  74  Montgomery  Street,  City  Proper  ....  5/8/84 

Tremont  Street,  near  32,  City  Proper 5/16/84 

Tremont  Street,  north  of  entrance  to  King’s  Chapel  Graveyard, 

City  Proper 5/16/84 

Tremont  Street,  south  of  entrance  to  King’s  Chapel  Graveyard, 

City  Proper 5/16/84 

Tremont  Street  at  King’s  Chapel,  Fire  Box  No.  1263,  City  Proper  . 5/16/84 

Massachusetts  Avenue  at  Beacon  Street,  Fire  Box  No.  1583,  City 

Proper 6/7/84 

Between  22  and  24  Brimmer  Street,  City  Proper 6/12/84 


GAS  LAMPS  IN  USE  BY  DISTRICT 
AS  OF  JULY  1,1984 


City  Proper 1,463  lamps 

East  Boston 16  lamps 

Charlestown 221  lamps 

Brighton 12  lamps 

South  Boston 35  lamps 

Dorchester 37  lamps 

Roxbury 19  lamps 

Jamaica  Plain 9 lamps 

West  Roxbury 7 lamps 

Total 1,819  lamps 
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Expenditures  on  Inland  Bridges  during 
July  1,  1983,  to  June  30,  1984 

Labor  Materials  Supplies  Total 

$779,279.57  $16,255.00  $1,184.00  $796,718.57 

The  above  figures  represent  total  cost  of  maintenance  on 
the  inland  bridges,  using  our  department  yard  employees, 
materials,  and  supplies. 


DETAILS  OF  EXPENDITURES  ON  TIDEWATER  BRIDGES  FROM 
July  1,  1983  to  June  30,  1984 


Public  Works  Department 
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Private  Ways 

During  the  period  of  this  report,  permission  was  given  to 
prepare  for  public  travel  the  following  private  ways: 

Eagle  Street,  West  Roxbury,  from  Maplewood  Street  ap- 
proximately 640  feet  southwesterly. 

Victoria  Heights,  Hyde  Park,  from  American  Legion 
Highway  approximately  1,300  feet  northeasterly. 

Assessments 


During  the  period  of  this  report,  the  Highway  Division 
of  the  Public  Works  Department  sent  notice  of  completion 
of  sidewalk  on  one  (1)  street  at  a cost  of  $8,172.94.  On  this, 
the  Public  Improvement  Commission  levied  an  assessment 
of $2,620. 

During  the  same  period,  the  Highway  Division  of  the 
Public  Works  Department  sent  notice  of  completion  of 
street  construction  on  four  (4)  streets  at  a cost  of 
$307,751.80,  on  which  the  Public  Improvement  Commis- 
sion levied  assessments  of  $141,157.29. 

Sidewalk  Assessment 

Street  Cost  Assessments 

Hyde  Park  Avenue,  Hyde  Park $ 8,172  94  $ 4,620  96 


Street  Assessments 


Austin  Street,  Hvde  Park $ 22,351  40 

Dale  Street,  Hyde  Park 83,635  40 

Sherrin  Street,  Hyde  Park 44,101  25 

Windham  Road,  Hyde  Park 157,663  75 


$ 4,669  96 
23,099  09 
8,090  40 
99,297  84 


Public  Works  Department 
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ANNUAL  REPORT  OF  THE 
PUBLIC  IMPROVEMENT  COMMISSION 

July  I,  1984. 

Honorable  Raymond  L.  Flynn, 

Mayor  of  Boston. 

Through  the  Commissioner  of  Public  Works. 

Dear  Mr.  Mayor: 

In  accordance  with  the  provisions  of  chapter  21,  section 
36,  Revised  Ordinances  of  1961 , the  following  report  of  the 
Public  Improvement  Commission  for  the  period  from  July 
1,  1983,  to  June  30,  1984,  is  respectfully  submitted: 
During  the  period  covered  by  this  report  the  following 
improvements  were  ordered: 


LAYOUTS  WITH  CONSTRUCTION 
(Public  Ways) 

Countryside  Drive,  Dorchester  District,  from  Morton 
Street  approximately  435  feet  southwesterly.  Estimated 
cost,  $65,152.82;  estimated  benefit,  $32,526.14;  length, 
435  feet. 


LAYOUTS  WITHOUT  CONSTRUCTION 
(Public  Ways) 

Eighth  Street,  Charlestown  District,  from  First  Avenue 
to  the  dead  end. 

Fifth  Street,  Charlestown  District,  from  Chelsea  Street 
to  First  Avenue. 

First  Avenue,  Charlestown  District,  from  Fifth  Street  to 
Ninth  Street 

Ninth  Street,  Charlestown  District,  from  Third  Avenue 
to  the  dead  end 

Seventh  Street,  Charlestown  District,  from  First  Avenue 
to  Third  Street 

Sixth  Street,  Charlestown  District,  from  First  Avenue  to 
Third  Avenue 

Third  Avenue,  Charlestown  District,  from  Sixth 
Street  to  Ninth  Street. 
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DISCONTINUANCES 

Belcher  Lane,  Boston  Proper  District,  from  High  Street 
to  Purchase  Street. 

Brookline  Avenue,  Roxbury  District,  a portion  on  the 
southeasterly  side,  from  a point  approximately  295  feet 
northeast  of  Longwood  Avenue  approximately  605  feet 
northeasterly. 

Faneuil  Street,  Brighton  District,  a portion  on  the  south- 
easterly side,  from  Parsons  Street  approximately  115  feet 
southwesterly. 

Fort  Hill  Square,  Boston  Proper  District,  between  Oliver 
Street  and  High  Street 

Harvard  Street,  Boston  Proper  District,  from  Monsignor 
Shea  Road  to  Harrison  Avenue. 

High  Street,  Boston  Proper  District,  from  Oliver  Street 
approximately  380  feet  northerly. 

Huntington  Avenue,  Boston  Proper  District,  on  the 
northwesterly  side,  from  a point  approximately  375  feet 
southwest  of  Exeter  Street  approximately  23  feet  westerly. 

Huntington  Avenue,  Boston  Proper  District,  between 
the  northwesterly  and  southeasterly  lines,  from  a point  ap- 
proximately 55  feet  southeast  of  Harcourt  Street  approxi- 
mately 44  feet  northeasterly. 

John  F.  Fitzgerald  Expressway  Surface  Road,  Boston 
Proper  District,  between  Purchase  Street  and  Oliver  Street. 

Massachusetts  Avenue,  Boston  Proper  District,  a portion 
on  the  surface  only,  on  the  easterly  side  between  Beacon 
Street  and  Back  Street. 

Monsignor  Shea  Road,  Boston  Proper  District,  from 
Kneeland  Street  to  Harvard  Street. 

Washington  Place,  Boston  Proper  District,  from  Belcher 
Lane  to  High  Street. 


DISCONTINUANCES 
(Vertical  Above  / Below) 

Bowk^r  Street,  Boston  Proper  District,  a portion  on  the 
northeasterly  side,  from  a point  approximately  65  feet 
southeast  of  New  Chardon  Street  approximately  210  feet 
southeasterly,  vertically  below  the  sidewalk  from  elevation 
20.72. 
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Congress  Street,  South  Boston  District,  on  the  northeast- 
erly side,  at  the  intersection  of  Sleeper  Street,  vertically 
above  the  sidewalk  from  elevation  37.64  to  elevation  78.0. 

Harcourt  Street,  Boston  Proper  District,  from  a point  ap- 
proximately 231  feet  southeast  of  Huntington  Avenue  ap- 
proximately 23  feet  southeasterly,  vertically  below  the 
sidewalk  from  elevation  15.90  to  elevation  6.82. 

Huntington  Avenue,  Boston  Proper  District,  from  the 
southeasterly  side  to  the  northwesterly  side,  beginning  at  a 
point  approximately  108  feet  northeast  of  Harcourt  Street 
approximately  44  feet  northeasterly,  traveling  15  feet 
above  the  existing  sidewalk  to  a point  approximately  50  feet 
above  the  existing  sidewalk. 

Huntington  Avenue,  Boston  Proper  District,  on  the 
northwesterly  side,  from  a point  approximately  375  feet 
southwest  of  Exeter  Street  approximately  23  feet  south- 
westerly, vertically  below  the  roadway  from  elevation 
23.65  and  continuing  below. 

Huntington  Avenue,  Boston  Proper  District,  between 
the  northwesterly  and  southeasterly  lines  at  a point  approx- 
imately 70  feet  northeast  of  Harcourt  Street,  vertically  be- 
low the  sidewalk  from  elevation  27.40  and  continuing 
below. 

Merrimac  Street,  Boston  Proper  District,  portions  verti- 
cally above  the  sidewalk  from  elevation  35.00  and  verti- 
cally below  the  sidewalk  from  elevation  0.00;  and  the  areas 
occupied  by  the  column  foundations  supporting  the  park- 
ing garage  spanning  the  street. 

New  Chardon  Street,  Boston  Proper  District,  a portion 
on  the  southeasterly  side  from  a point  approximately  79  feet 
southwest  of  North  Washington  Street  approximately  47 
feet  southwesterly,  vertically  above  the  sidewalk  from  ele- 
vation 103.0. 

Sleeper  Street,  South  Boston  District,  a portion  on  the 
southwesterly  side  at  the  intersection  of  Congress  Street, 
vertically  above  the  sidewalk  from  elevation  37.64  to  eleva- 
tion 78.0. 

Stuart  Street,  Boston  Proper  District,  on  the  southerly 
side;  from  a point  approximately  160  feet  west  of  Dart- 
mouth Street  approximately  8-1/2  feet  westerly,  vertically 
below  the  sidewalk  from  elevation  41.85  to  elevation 
38.99;  from  a point  approximately  160  feet  west  of  Dart- 
mouth Street  approximately  2 feet  westerly,  vertically  be- 
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low  the  sidewalk  from  elevation  38.99  to  elevation  25.00; 
and  from  a point  approximately  158  feet  west  of  Dart- 
mouth Street  approximately  4 feet  westerly,  vertically  be- 
low the  sidewalk  from  elevation  25.00  and  continuing 
below. 

Sudbury  Street,  Boston  Proper  District,  a portion  on  the 
northwesterly  side  from  a point  approximately  17  feet 
southwest  of  North  Washington  Street  approximately  615 
feet  southwesterly,  vertically  below  the  sidewalk  from  ele- 
vation 29.13,  and  vertically  above  the  sidewalk  from  eleva- 
tion 103.0. 


Widening  and  Relocation 

Tafthill  Terrace,  West  Roxbury  District,  on  the  north- 
westerly side,  from  South  Street  approximately  120  feet 
northerly. 

WiDENINGS 

(Alteration) 

St.  Rose  Street,  West  Roxbury  District,  at  the  bend  ap- 
proximately 161  feet  south  of  Jamaica  Street. 

Specific  Repairs 

Beacon  Street- Charles  Street,  Boston  Proper  District, 
consisting  of  installation  of  a traffic  divisional  island  at 
their  intersection. 

Blue  Hill  Avenue,  Roxbury  District,  consisting  of  in- 
creasing the  curb  radius  at  the  easterly  and  southerly  cor- 
ners of  Brunswick  Street. 

Blue  Hill  Avenue,  Roxbury  District,  consisting  of  in- 
creasing the  curb  radius  at  the  westerly  corner  of  Intervale 
Street. 

Boston  Street,  Dorchester  District,  consisting  of  increas- 
ing the  edgestone  radius  at  the  northeasterly  corner  of  Bell- 
flower Street.  \ 

Cedar  Street,  Roxbury  District,  consisting  of  increasing 
the  edgestone  radii  at  both  corners  of  Cedar  Park,  both  cor- 
ners of  Hawthorne  Street,  and  both  corners  of  Juniper 
Street. 

Cdlrmfionwealth  Avenue,  Brighton  District,  consistingof 
the  realignment  of  the  reservation  edgestone  at  various  lo- 
cations between  Brighton  Avenue  and  Kelton  Street,  and 
the  installation  of  a traffic  divisional  island  at  the  intersec- 
tion of  Brighton  Avenue. 
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Dorchester  Avenue,  Dorchester  District,  consisting  of  in- 
creasing the  curb  radius  at  the  northwesterly  corner  of 
Lyon  Street. 

Duncan  Street,  Dorchester  District,  consisting  of  in- 
creasing the  curb  radii  at  the  northeasterly  corners  of  Fen- 
ton Street  and  Granger  Street. 

East  Seventh  Street,  South  Boston  District,  consisting  of 
increasing  the  curb  radii  at  four  corners  of  H Street,  both 
corners  of  Springer  Street,  and  both  corners  of  Brewster 
Street. 

Erie  Street,  Dorchester  District,  consisting  of  increasing 
the  curb  radii  at  the  northwesterly  corner  of  Michigan  Ave- 
nue, the  northeasterly  corner  of  Seaver  Street,  and  both 
corners  of  Merrill  Street. 

Gates  Street,  South  Boston  District,  consisting  of  in- 
creasing the  curb  radii  at  four  corners  of  Telegraph  Street. 

North  Street,  Boston  Proper  District,  consisting  of  the  re- 
moval of  a portion  of  the  traffic  divisional  island  at  the 
mouth  of  the  William  F.  Gallahan  Tunnel. 

North  Street  and  John  F.  Fitzgerald  Expressway,  Boston 
Proper  District,  consisting  of  the  relocation  of  the  existing 
edgestone  on  the  southerly  side. 

Parker  Hill  Avenue,  Roxbury  District,  consisting  of  in- 
creasing the  edgestone  radius  at  the  northwesterly  corner  of 
Sunset  Street. 

Poplar  Street,  West  Roxbury  District,  consisting  of  in- 
creasing the  width  of  the  sidewalk  between  Washington 
Street  and  South  Street. 

Richfield  Street,  Dorchester  District,  consisting  of  in- 
creasing the  curb  radius  at  the  southwesterly  corner  of  Puri- 
tan Avenue. 

South  Street,  West  Roxbury  District,  consisting  of  in- 
creasing the  curb  radius  at  the  northwesterly  corner  of 
Gonway  Street. 

Telegraph  Street,  South  Boston  District,  consisting  of  in- 
creasing the  curb  radii  at  both  corners  of  Knowlton  Street. 

Wentworth  Street,  Dorchester  District,  consisting  of  in- 
creasing the  edgestone  radii  at  both  corners  of  Wentworth 
Terrace. 

West  Broadway,  South  Boston  District,  consisting  of  in- 
creasing the  width  of  the  sidewalk  at  various  locations  be- 
tween D Street  and  Dorchester  Street. 
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Woodrow  Avenue,  Dorchester  District,  consisting  of  in- 
creasing the  curb  radius  at  the  westerly  corner  of  Ballou 
Avenue. 

Woodward  Street,  South  Boston  District,  consisting  of 
increasing  the  curb  radii  at  both  corners  of  Leeds  Street. 

Sidewalks 

During  the  period  covered  by  this  report,  cement  con- 
crete sidewalks  were  installed  in  the  following  streets: 

Alcott  Street,  Brighton  District,  from  Mansfield  Street  to 
Franklin  Street. 

Freeport  Street,  Dorchester  District,  from  William  T. 
Morrissey  Boulvard  to  Neponset  Avenue. 

Lawley  Street,  Dorchester  District,  from  Water  Street  to 
Ericsson  Street. 


Bridges 

The  following  bridges  were  constructed  during  the  per- 
iod of  this  report: 

Blandford  Street,  Boston  Proper  District,  connecting 
Boston  University’s  Science  Center  at  594-596  Common- 
wealth Avenue  with  existing  laboratory/biology  building  at 
2 Cummington  Street. 

Western  Avenue,  Brighton  District,  from  No.  112  West- 
ern Avenue  to  No.  125  Western  Avenue,  to  provide  access 
between  the  buildings  of  the  licensees  on  either  side  of  West- 
ern Avenue. 


Street  Name  Changes 

During  the  period  of  this  report  the  following  street 
name  changes  were  approved: 

Father  Francis  J.  Gilday  Street,  Boston  Proper  District, 
from  East  Newton  Street  to  East  Concord  Street;  formerly 
James  Street 

Paul  Sullivan  Way,  Boston  Proper  District,  from  Harri- 
son Avenue  to  Albany  Street;  formerly  Bristol  Street. 

Peoples  Baptist  Place,  Boston  Proper  District,  from  Tre- 
mont  Street  approximately  115  feet  southeasterly;  formerly 
Northfield  Street 

Abandonment  of  Order 

During  the  period  covered  by  this  report  the  following 
was  ordered: 
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The  abandonment  of  the  order  of  March  19,  1981,  for 
the  discontinuance  of  a portion  of  Huntington  Avenue,  Bos- 
ton Proper  District,  from  a point  approximately  110  feet 
northeast  of  Har court  Street  approximately  25  feet  north- 
easterly, vertically  above  the  sidewalk,  recorded  in  Suffolk 
County  Registry  of  Deeds  on  April  16,  1981,  Book  9728, 
Page  68. 


During  the  fiscal  period  the  Public  Improvement  Com- 
mission processed  13,043  municipal  lien  certificates,  stat- 
ing whether  or  not  there  were  outstanding  street  or 
sidewalk  betterments  against  properties  in  the  City  of  Bos- 
ton. 

During  the  period  covered  by  this  report  thirty-six  peti- 
tions for  public  utilities  were  approved  for  the  placing  and 
maintenance  of  poles  for  the  support  of  wires. 

Also,  1,658  petitions  were  approved  for  miscellaneous 
installations  or  uses  of  the  public  highways  of  the  City  of 
Boston,  as  follows: 
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During  the  period  covered  by  this  report  the  Public  Im- 
provement Commission  held  public  hearings  on  the  follow- 
ing controversial  subjects: 

Doane  Street  Discontinuance  — Kilby  Street  Garage 

Ninety-Nine  State  Street  Joint  Venture  was  designated  as 
developer  of  the  Kilby  Street  Garage  site,  part  of  which 
would  be  discontinued  Doane  Street.  State  Street  frontage 
to  the  Marketplace  adjoined  the  site.  The  developer  owned 
property  on  Doane  Street  and  State  Street  amounting  to 
2,846  square  feet.  The  proposal  called  for  a mixed  use  of  a 
half  million  square  feet  of  office  space  and  retail  under- 
ground garage.  The  new  garage  would  be  a modern  facility 
and  a major  improvement  to  traffic  in  the  area.  The  build- 
ing numbered  89-99  State  Street  would  be  demolished  and 
replaced  with  an  arcade  and  a new  facade,  giving  access  to 
the  Marketplace. 

This  proposal  caused  much  controversy.  A public  hear- 
ing was  held  on  December  29, 1983,  at  which  the  proposal 
was  explained  in  detail  and  many  questions  answered.  The 
Commission  voted  the  improvement,  holding  the  record- 
ing of  the  order  of  discontinuance  until  several  provisos 
were  met. 

Belcher  Lane  etc. , Discontinuances  — Fort  Hill  Square 
Garage 

A public  hearing  was  held  on  December  29, 1983,  for  the 
discontinuance  of  portions  of  Belcher  Lane,  Fort  Hill 
Square,  High  Street,  John  F.  Fitzgerald  Expressway  Sur- 
face Road,  and  Washington  Place  to  create  a parcel  for  the 
development  of  the  Fort  Hill  Square  Garage  comprising 
1,800,000  square  feet.  The  Chiofaro  Company,  Inc.,  and 
the  Beale  Companies  submitted  proposals  for  consider- 
ation as  the  developer.  The  Boston  Redevelopment  Author- 
ity recommended  the  Chiofaro  Company,  with  approval 
from  the  Public  Facilities  Department,  Real  Property  De- 
partment, the  City  Council,  and  the  Mayor.  The  purchase 
price  was  in  the  vicinity  of  $25,000,000. 

The  proposal  necessitated  the  relocation  of  the  High 
Street  Expressway  ramp  onto  Purchase  Street,  with  which 
the  state  agreed.  A considerable  amount  of  underground 
utilities  would  also  have  to  be  relocated  at  the  developer’s 
expense.  Concern  was  expressed  about  an  abutter  being 
landlocked  by  the  discontinuance  of  High  Street,  a matter 
to  be  resolved  by  the  Boston  Redevelopment  Authority, 
Fort  Hill  Square  Associates,  and  the  abutter. 
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It  was  subsequently  voted  by  the  Commission  to  order 
the  discontinuances  but  that  they  not  be  recorded  until  the 
chairman  was  satisfied  that  all  problems  had  been  re- 
solved. 

Clarendon  Street,  etc..  Discontinuances  — Park  Square 
Garage 

New  England  Mutual  Life  Insurance  Company,  along 
with  Henry  H.  Thayer  and  Brian  S.  Meyer,  Trustees,  peti- 
tioned the  Commission  for  the  discontinuance  of  areas  be- 
low Clarendon  Street  and  St.  James  Avenue,  and  the 
discontinuance  of  a portion  of  Providence  Street  from 
Berkeley  Street  to  Clarendon  Street  to  facilitate  the  devel- 
opment of  their  proposed  garage  parcel.  The  proposal  in- 
volved 1,350,000  square  feet  of  land.  It  was  projected  that 
taxes  would  be  increased  to  $8  million  per  annum  and  that 
the  garage  would  benefit  the  city  in  numerous  ways. 

An  abutter,  Louis,  Inc. , was  concerned  about  the  discon- 
tinuance of  Providence  Street,  requesting  that  it  not  be  ac- 
complished until  the  Boston  Redevelopment  Authority 
complete  its  design  review.  The  Commission  subsequently 
voted  to  order  the  discontinuances,  but  to  hold  the  record- 
ings until  all  conditions  were  met. 

Joseph  F.  Casazza,  Chairman, 

J.  Edward  Roche 
James  T.  Reid 
Lisa  T.  Chapnick 
Public  Improvement  Commission. 

Carmine  D.  Buono, 

Chief  Engineer. 

Joyce  E.  Burrell, 

Executive  Secretary. 
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